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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 172 


13 Ιουνίου 2003 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ( 3 ) 


(ΐ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 23.7.2003 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10.30 - 10.45 π.μ. ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμ- 
ματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί διεθνής δημόσιος τακτικός εν 
μέρει επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την τμηματική προμήθεια υγρών 
καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων χρονικής 
περιόδου Μαρτίου 2003 - Μαρτίου 2004 α) 300.000 ΕΤΒ 
βενζίνη δυΡΕΡ και β) 180.000 ΕΤΡ βενζίνη ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
πρ/σμού 379.488 (τριακόσιες εβδομήντα εννέα τετρακό¬ 
σια ογδόντα οκτώ) € συμπερ. του ΦΠΑ 18%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του ενδεικτι¬ 
κού προϋπολογισμού και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Τ. Π. και Δ. ή εγγυητικής επι¬ 
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συ¬ 
ντεταγμένης κατά τον ισχύοντα νόμο για το Δημόσιο. 

Οι παραγγελίες καυσίμων θα δίδοντα τμηματικό με ΡΑΧ 
επί αποδείξει ή μετά από την τηλεφωνική ειδοποίηση των 
αρμοδίων υπηρεσιών και ο προμηθευτής θα είναι υπο¬ 
χρεωμένος να τις εκτελείαπό 07:00 μέχρι 10:00 της μεθε- 
πομένης ημέρας και για τις έκτακτες περιπτώσεις μέχρι 
18:00 αφαιρουμένων των αργιών, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 4 των όρων διακήρυξης. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές αναγνωρισμένες εται¬ 
ρείες προμήθειας πετρελαιοειδών οι οποίες να διαθέτουν 
ικανό αριθμό βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων, αποθη¬ 
κευτικούς χώρους, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, 
καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει 
η αξιοπιστία τους, εφόσον υποβάλλουντα στο άρθρο 5 (φά¬ 
κελος εξωτερικός) αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Προμηθειών, Τμ. Δημοπρασιών του Δήμου, Μαρίκας Κο¬ 
τοπούλη 9, 5ος όροφος, τηλ. 2105223830 ΡΑΧ 
2105242730 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2003 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 


ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 1884 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομ/κης Αυτ/σης Ν. Λα¬ 
κωνίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και 
το Ν. 2229/94, όπως έχει συμπληρωθεί μέχρι σήμερα το 
Π.Δ. 609/85 «Περί Κατασκευής Δημ. Έργων», όπως έχει 
συμπληρωθεί μέχρι σήμερα το Π.Δ. 609/85 «Περί Κατα¬ 
σκευής Δημ. Έργων», όπως έχει συμπληρωθεί μέχρι σή¬ 
μερα το άρθρο 13 του Ν/ 2338/95, το Π Λ. 286/94, το Ν. 
2372/96, το Π.Δ. 368/94, το Π.Δ. 402/96, το Π.Δ. 210/97, 
το Π.Δ. 285/97, το Ν. 2576/98 και τη σχετική Υπουργική 
απόφαση Δ17α/08/16/Φ.Ν. 402/10.2.98, όπως συμπλη¬ 
ρώθηκε με την Δ17α/08/16/Φ.Ν. 402/10.2.98, όπως συ¬ 
μπληρώθηκε με την Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/12.8.98 Από¬ 
φαση ΥΠΕΧΩΔΕ, την Δ17α/10/83/Φ.Ν. 357/13.9.96 από¬ 
φαση ΥΠΕΧΩΔΕ, την ΕΔ2α/01/Β.Ν. 2941/18.3.85 
απόφαση ΥΕΠΧΩΔΕ, όπως έχει τροποποιηθεί με την 
Δ17α/03/74/Φ.Ν. 312/16.2.94, το Ν. 2362/95, το Ν. 
3200/55το Ν. 2218/94 και 2240/94, το Π.Δ. 93/93, το Π.Δ. 
186/96, το 28/8.8.2000 Πρακτικό της Νομαρχιακής Επι¬ 
τροπής Ν.Α. Λακωνίας την εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ 50/95, 
την εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ 11/95 Ν. 2940/2001, ανακοινώ¬ 
νει ότι στις 2 του μηνάς Ιουλίου του έτους 2003 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
εκτίθεται σε Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και 
έλεγχο ομαλότητας (αρ. 7 του Π.Δ.609/85) το έργο 
«Αποκατάσταση ζημιών στον επαρχιακό δρόμο Νεάπο¬ 
λη - Λαχι - Αγ. Νικόλαος». 

Προϋπολογισμού: 150.000 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γ ραφεία της Νομ/κής 
Αυτ/σης Λακωνίας Παλαιολόγου - Όθωνος και Αμαλίας 
στη Σπάρτη. 

Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ ανάλογης δυναμικότητας 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του Προϋπολογισμού της 
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Μελέτης Φορέας του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών Ν. Α. Λακωνίας στο όνομα της οποίας πρέπει να εκ- 
δοθεί η ως άνω εγγυητική επιστολή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίινονται στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας κατά οτις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες και μέχριτης προηγουμένης ημέρας 
της δημοπρασίας. 

Σπάρτη, 11 Ιουνίου 2003 

Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου σύμφωνα με την 
11η/22.4.2003 απόφαση Σ.Δ. προκηρύσσει για το Γ.Ν.Κ. 
πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη ετήσιων προμη¬ 
θευτών για Υγειονομικό Υλικό Διάφορα Μ.Τ.Ν. προϋπο¬ 
λογισμού δαπάνης 45.000 ΕΙΙΒΟ συμπ. Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης και επιλογής προμηθευτή είναι 
η χαμολότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 2.7.2003 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11 π.μ. από αρμόδια επιτροπή στο Νοσο¬ 
κομείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, Π.Δ. 
394/96 και Ν. 2889/01, Ν. 2955/01. 

Η κατάθεση προσφορών στο Νοσοκομείο θα γίνει στο 
Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 1.7.2003 και ώρα 
14.00. 

Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε σχετική πληροφορία μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νο¬ 
σοκομείου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα ΤΗλ. 
2741083045 αρμόδια Κουτσουδάκη Στέλλα ή Ορφανου- 
δάκη Αικ. 

Ο Διοικητής 
Β. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 8253 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου σύμφωνα με την 
11η/22.4.2003 απόφαση Σ.Δ. προκηρύσσει για το Γ.Ν.Κ. 
πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη ετήσιων προμη¬ 
θευτών για λευκοπλάστες, προϋπολογισμού δαπάνης 
45.000,00 ΕΙΙΒΟ συμπ. Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης και επιλογής προμηθευτή είναι 
η χαμολότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 2.7.2003 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10 π.μ. από αρμόδια επιτροπή στο Νοσο¬ 
κομείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, Π.Δ. 
394/96 και Ν. 2889/01, Ν. 2955/01. 

Η κατάθεση προσφορών στο Νοσοκομείο θα γίνει στο 
Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 1.7.2003 και ώρα 
14.00. 

Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε σχετική πληροφορία μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νο¬ 


σοκομείου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα Τηλ. 
2741083045 αρμόδια Κουτσουδάκη Στέλλα ή Ορφανου- 
δάκη Αικ. 

Ο Διοικητής 
Β. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 8254 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου σύμφωνα με την 
11η/22.4.2003 απόφαση Σ.Δ. προκηρύσσει για το Γ.Ν.Κ. 
πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη ετήσιων προμη¬ 
θευτών για καταγραφικό χαρτί προϋπολογισμού δαπά¬ 
νης 25.000,00 ΕΙΙΒΟ συμπ. Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης και επιλογής προμηθευτή είναι 
η χαμολότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3.7.2003 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10 π.μ. από αρμόδια επιτροπή στο Νοσοκο¬ 
μείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, Π.Δ. 
394/96 και Ν. 2889/01, Ν. 2955/01. 

Η κατάθεση προσφορών στο Νοσοκομείο θα γίνει στο 
Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 2.7.2003 και ώρα 
14.00. 

Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε σχετική πληροφορία μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών του Νο¬ 
σοκομείου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα ΤΗλ. 
2741083045 αρμόδια Κουτσουδάκη Στέλλα ή Ορφανου- 
δάκη Αικ. 

Ο Διοικητής 
Β. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοί¬ 
κησης Λέσβου εκθέτει σε ανοιχτή δημοπρασία την ανά¬ 
δειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 
ΟΔΟΣ ΓΕΡΑΣ - ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (Τοίχος αντιστήριξης περιο¬ 
χής Λαγκάδα Πλωμαρίου)», προϋπολογισμού πενήντα 
δύο χιλιάδων ενενήντα επτά Ευρώ και ενός λεπτού 
(52.097,01 €) χωρίς την δαπάνη για αναθεώρηση τιμών 
και τον Φ, Π.Ακαι 60.000 Ευρώ με την δαπάνη για αναθε¬ 
ώρηση τιμών και τον Φ.Π.Α. 

2. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί: 

α) Σύμφωνα μετιςδιατάξειςτου Ν. 1418/1984 «Δημόσιο 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτός τρο¬ 
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (σε συνδυασμό με 
άλλους σχετικούς Νόμους) κατά την σύμφωνα με την 
υπάρχουσα Νομοθεσία και Νομολογία κρίσιμη ημερομη¬ 
νία ισχύος ορισμένου νομικού καθεστώτος του παρόντος 
διαγωνισμού (Ν. 2052/1992, Ν. 2229/1994. Ν. 2308/1995, 
Ν. 2338/1995, Ν. 2372/1996, Ν. 2576/1998 Ν. 2741/1999, 
Ν. 2940/2001 κλπ.), των Προεδρικών Διαταγμάτων και 
των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
των ανωτέρω Νόμων, ειδικά δε του Π.Δ. 609/1985 όπως 
(τροποποιημένο και συμπληρωμένο) ισχύει κατά την υπό¬ 
ψη κρίσιμη ημερομηνία, επιλεγομένου του συστήματος 
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προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το εδάφιο 
4α του άρθρου 4 του Ν.1418/1984, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 6του Π.Δ. 609/1985. 

β) Τις λοιπές διατάξεις και όλους τους όρους του Τεύ¬ 
χους Διακήρυξης Δημοπρασίας που εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 204/2003 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής 
της Ν.Α- Λέσβου. 

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις : 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μ Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για έργα Οδοποιίας, στις εξής τάξεις (όπως 
οι τάξεις αυτές καθορίζονται με τον Ν. 2940/2001): Α1 ή 
Α2 ή 1ης Τάξης ή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες) κατά τα 
νόμιμα. 

β. Προερχόμενες από Κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από Κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου (Π.Ο. Ε.) ή Κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρω¬ 
παϊκή Ένωση, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους του 
Κράτους προέλευσης τους σε τάξεις αντίστοιχες με τις 
αναφερόμενες στην ανωτέρω περίπτωση α και με δυνα¬ 
τότητα εκτέλεσης έργων παρόμοιων ποιοτικά και ποσοτι¬ 
κά με το δημοπρατούμενο έργο. 

γ. Προερχόμενες από Κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε Ο. X.) 
ή από Κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου (Π.Ο.Ε.) ή από Κράτη που έχουν υπογράψει και κυ¬ 
ρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία δεντηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, 
εφόσον πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋ¬ 
ποθέσεις των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της ανωτέρω 
περίπτωσης α και έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια ποιοτι¬ 
κά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο έργο. 

4. Η Εγγύηση συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία, 
που παρέχεται κατά Νόμο, ορίζεται σε χίλια εξήντα ένα 
Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (1,061,95 €), και πρέπει να 
απευθύνεται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου. 

5. Η δημοπρασία θα διεξαχθείτην 23.7.2003 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου. 

6. Τα Τεύχη της Μελέτης του έργου εγκρίθηκαν με την 
αριθ. ΤΔ 4110/8.5.2003 Απόφαση του Προϊσταμένου της 
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου. 

7. Η Δημοπράτηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. 
204/2003 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. 
Λέσβου, η οποία θεωρείται εκτελεστέα σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 18του Ν. 2218/1994. 

8. Οι Οικονομικές Προσφορές των διαγωνιζομένων θα 
συνταχθούν σε ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς 
που χορηγείται (αντί 3 Ευρώ) από την Διεύθυνση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών της Ν.Α. Λέσβου (Ελευθερίου Βενιζέλου 
35 - Μυτιλήνη, τηλ. 2251 0 47450, 47452) απάτην οποία οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν και άλλα στοιχεία και 
πληροφορίες για το έργο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 


9. Διευκρινίζεται ότι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) βαρύνει τον Κύριο του έργου. 

10. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και στον Ελληνικό 
Τύπο, σύμφωνα με τις σχετικά ισχύουσες διατάξεις. Τα 
έξοδα δημοσίευσης (τόσο αρχικά, όσο και σε περίπτωση 
τυχόν επαναληπτικών Δημοπρασιών) στον Ελληνικό Τύπο 
θα βαρύνουν την Ανάδοχο του έργου και θα εξοφληθούν 
απ’ ευθείας από αυτήν πριν την πληρωμή του 1 ου λογα¬ 
ριασμού. 

Μυτιλήνη, 9 Ιουνίου 2003 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
Νομάρχης Λέσβου 

ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 

Ο Δήμαρχος Βούλας προκηρύσσει δημόσιο ανοκτό δια¬ 
γωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με ελεύθερη συ¬ 
μπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις των Π. Δ. 
28/80 και 410/95 για την εκτέλεση του έργου: «Μίσθωση μη¬ 
χανικών πρεσσών (Ασκληπιείο Βούλας - Α' Πλάζ Βούλας)» 

Προϋπολογισμού : 67.797 Ευρώ και ΦΠΑ.: 12.203,00 
Ευρώ. Συνολικής δαπάνης: 80.000 Ευρώ. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Δήμου και 
έχει εγκεκριμένη πίστωση για το έτος 2003,80.000 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25/06 ημέρα Τετάρ¬ 
τη και ώρα 10:30 π. μ, στο Δήμο Βούλας (Λ. Κ. Καραμανλή 
18 Βούλα), Πληροφορίες στο τηλ. 8953851 - 4 ή στην 
Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Βούλας εργάσιμες μέ¬ 
ρες και ώρες 9.30-1.30 μ.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό έχουν; 

1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

2. Συνεταιρισμοί. 

3. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά με τα προσόντα και δικαιολογητικά που αναφέρο- 
νται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετο¬ 
χής είναι 5% του προϋπολογισμού και ανέρχεται στο πο- 
σόν των 4.000 Ευρώ. 

Βούλα, 11 Ιουνίου 2003 
Ο Δήμαρχος 
Γ. ΜΑΝΤΕΣΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

Πε.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθ. Δ/ξης 170 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικού χωρίς συνο¬ 
δό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Προϋπολογισμού: 3.608,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 

25.8.2003 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ μέχριτις 14.00’μ·μ· στη Γραμ¬ 
ματεία του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 26.8.2003 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα διενέργει¬ 
ας Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 30.5.2003 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 

17.6.2003 έως 25.8.2003 στο Γραφείο Προμηθειών στα 
τηλέφωνα 2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 

-Φ- 

(9) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων, Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,κατά ομά¬ 
δες τιμών και ελέγχου ομαλότητας των επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τους Ν. 2229/94 και 2940/01 και του Π.Δ. 609/85 και τους 
όρους της αναλυτικής διακήρυξης, για την ανάδειξη ανα- 
δόχου κατασκευής του έργου «Φράγμα ρέματος Καλύβα 
Κομάρων Ν. Έβρου - Κατασκευή σώματος φράγματος», 
προϋπολογισμού 7.720.000 ΕΥΡΩ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις προϋπολογι¬ 
σμού Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Έργου 1999 ΕΠ 
03130024). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή τη 9 Ιου¬ 
λίου 2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη επίδοσης 
των προσφορών) στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. - Α.Μ.Θ. οδός 
Σισμάνογλου 78 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ. 2531026116. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές σύμφωνα με τους 
όρους της αναλυτικής διακήρυξης : 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 

- είτε εγγεγραμμένες στο Ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ (α) 
στην 5η τάξη και (β) στην 6η τάξη με έδρα ή δεύτερο Νο¬ 
μό το Νομό Έβρου για έργα υδραυλικά είτε εγγεγραμμέ¬ 
νες στους επίσημους καταλόγους των κρατών - μελών 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τάξη 
αντίστοιχη με την 5η του Ελληνικού μητρώου ΜΕΕΠ για 
έργα Υδραυλικά είτε προερχόμενες από κράτη - μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.), όπου δεν τη¬ 
ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών, εφόσον έχουν εκτελέσει έργα υδραυλικά, παρό¬ 
μοια ποιοτικώς και ποσοτικώς με το δημοπρατούμενο, 
σύμφωνα με την παρ. 11.1 .Βτου άρθρου 11 της Διακή¬ 
ρυξης. 

2. Κοινοπραξίες μεταξύ των παραπάνω καλουμένων Ερ¬ 
γοληπτικών Επιχειρήσεων με ελάχιστο ποσοστό συμμε¬ 
τοχής 25% η κάθε μία. 

3. Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες μεταξύ Εργοληπτι¬ 
κών Επιχειρήσεων. 

- είτε εγγεγραμμένων στο Ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην 
4η τάξη για έργα υδραυλικά 

- είτε εγγεγραμμένων στους επίσημους καταλόγους 


των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), σε τάξη αντίστοιχη με την 4η του Ελληνικού μη¬ 
τρώου ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. 

- είτε προερχόμενων από κράτη - μέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), όπου δεν τηρούνται επίση¬ 
μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτικών, εφόσον 
έχουν εκτελέσει έργα υδραυλικά, παρόμοια ποιοτικώς και 
ποσοτικώς με το δημοπρατούμενο, υπό την προϋπόθεση 
ότι τουλάχιστον δύο από τις επιχειρήσεις αυτές συμμετέ¬ 
χουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα 
κέρδη και τις ζημιές της κοινοπραξίας με ποσοστό τουλά¬ 
χιστον 30% η κάθε μία. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
ποσοστό 2% του υπηρεσιακού προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου, δηλαδή στο ποσό των 154.400 ΕΥΡΩ, και η σχετική 
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται, στη Δ/νση Δημοσίων 
Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά¬ 
κης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
υπάρχουσας μελέτης και να πάρουν πληροφορίες καθώς 
και τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας, κλπ., στα Γ ραφεία 
της Δ..Δ.Ε.- Α.Μ.Θ./Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων, Εθν. 
Αντίστασης 2, στην Καβάλα 651 10 στην Καβάλα (τηλ. 
2510-222917), τις εργάσιμες μέρες και ώρες με καταβο¬ 
λή 100 ΕΥΡΩ ή 130 ΕΥΡΩ με έμβασμα για την αποστολή 
εντός ή εκτός της Ελλάδας και μέχρι δώδεκα (12) ημέρες 
πριν από την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας (δηλ. 
μέχρι και την 27.6.03). 

Καβάλα, 6 Ιουνίου 2003 

Ο Προϊστάμενος 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΔΗΣ 

-Φ- 

( 10 ) 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Περίληψη διακήρυξης ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων & 
Κοινοτήτων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, οδός Πυρσινέλλα 
4, Ιωάννινα ΤΚ 453 32, Ελλάδα, τηλ: 2651.023.057, Ραχ: 
2651.034.920 

2. Είδος σύμβασης: Εκτέλεση εργασιών. 

3. Τόπος εκτέλεσης: Ιωάννινα. 

4. Αντικείμενο σύμβασης: 

α. Εκτέλεση εργασιών για το έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙ¬ 
ΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α' ΦΑΣΗ) Β' ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ». 

β. Προϋπολογισμός: 1.324.450 € με Φ.ΠΑ 

5. Εναλλακπκές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η κατάθε¬ 
ση εναλλακτικών προσφορών. 

6. Τεχνικές προδιαγραφές: Δεν υπάρχει παρέκκλιση 
από τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

7. Προθεσμία Εκτέλεσης του έργου: 5 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

8. α. Επωνυμία και διεύθυνση για τη λήψη τευχών δημο- 
πράτησης: 

Βλέπε παράγραφο 1. 

β. Αντίτιμο τευχών: Δεκαπέντε (ευρώ (15 €). Το ποσό 
των 15 € καταβάλλεται στο λογαριασμό του Σ.Υ.Δ.Κ.Λ. . 
της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 5406-012812-099. 
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γ. Προθεσμία λήψης τευχών: μέχρι και τη Δευτέρα 30 
Ιουνίου 2003, ώρα 2.30 μ.μ. με παραλαβή από τα γραφεία 
του Συνδέσμου ή περιέλευση της σχετικής αίτησης στο 
πρωτόκολλο για αποστολή τους με έξοδα του ενδιαφε¬ 
ρομένου. Για την παραλαβή επιδεικνύεται και για την απο¬ 
στολή η αίτηση συνοδεύεται, από το διπλότυπο κατάθε¬ 
σης του αντίτιμου ή το γραμμάτιο κατάθεσης. 

δ. Λήξη προθεσμίας συμπληρωματικών πληροφοριών 
Το αργότερο δύο (2) ημέρες, πριν την ημερομηνία του 
διαγωνισμού. 

9. α. Λήξη προθεσμίας παραλαβής προσφορών: Τετάρ¬ 
τη 2 Ιουλίου 2003, ώρα 11 π.μ. 

β. Διεύθυνση: βλέπε παράγραφο παράγραφο 1. 

γ. Γλώσσα: Ελληνικά. 

δ. Τρόπος παράδοσης προσφοράς: Αυτοπροσώπως ή 
δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, επί Α. Ε. από μέ¬ 
λος του Δ. Σ. ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, επί 
ΕΠΕ, Ο.Ε, καιΕ.Ε. από το διαχειριστή τουςήνόμιμα εξου¬ 
σιοδοτημένο εκπρόσωπο, επί κοινοπραξιών υπό πάντων ή 
κοινού εκπροσώπου εξουσιοδοτημένου δια συμβολαιο¬ 
γραφικού εγγράφου κατά τους όρους του άρθρου 17 
παρ. 3, 5 Π.Δ. 609/85 ως ισχύει. 

10. α. Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών: Δημόσια συνε¬ 
δρίαση. 

β. Ημερομηνία ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφο¬ 
ρών: Με τη λήξη της παραλαβής προσφορών (βλέπε πα¬ 
ράγραφο 9α) και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των 
δικαιολογητικών στην διεύθυνση παραγράφου 1 

γ. Τόπος αποσφράγισης προσφορών: Βλέπε παράγρα¬ 
φο 1. 

11. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής διαγω¬ 
νισμού κατ’ άρθρο 23 παρ.1 Π.Δ. 609/85 ποσού 22.350 € 
διάρκειας 120 ημερών. 

12. Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το έργο χρη¬ 
ματοδοτείται από το ΕΠΤΑ για το Σ.Υ.Δ.Κ.Λ.Ι. με 
828.068,13 €. Η πληρωμή θα γίνεται βάσει του άρθρου 40 
του Π.Δ. 609/85. 

13. Νομική μορφή κοινοπραξίας μετά την ανάθεση: Δεν 
απαιτείται αλλαγή της νομικής μορφής. 

14. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: 1. Κοινοπρα¬ 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (ατομικών ή εταιρικών) 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ δεύτερης τάξης και άνω για 
έργα υδραυλικά και Α2 και άνω για έργα ηλεκτρομηχανο- 
λογικά. 

2. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένων στο ΜΕ¬ 
ΕΠ συγχρόνως δεύτερης τάξης και άνω για έργα υδραυ¬ 
λικά και Α2 τάξης και άνω για έρργα ηλεκτρομηχανολογι- 
κά. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (ατομικών 
ή εταιρικών) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑ¬ 
ΞΗΣ και άνω για έργα Η/Μ και Α2 και άνω για έργα ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΑ. 

4. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένων στο ΜΕ¬ 
ΕΠ συγχρόνως ΔΕΥΤΕΡΗΣ τάξης και άνω για έργα Η/Μ 
και Α2 τάξης και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ/ 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί και κάτοχοι παλιών ερ¬ 
γοληπτικών πτυχίων εφόσον αυτά ισχύουν κατά την ημέ¬ 
ρα της δημοπράτησης. 

15. Χρονικό διάστημα δέσμευσης του υποψηφίου από 
την προσφορά του: 120 ημέρες από την ημερομηνία του 
διαγωνισμού. 


16. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: 

α) Σύστημα δημοπράτησης: με το σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά εκπτώσεως και έλεγχο ομαλότητας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85. 

β) Εφαρμοζόμενη νομοθεσία: Η διενέργεια της δημο¬ 
πρασίας και η εκτέλεση του έργου θα γίνει των Π.Δ. 
410/95, 609/85, 171/87, 23/93, Ν. 2940/2001, Ν. 2229/94, 
Ν. 2576/98 καθώς και σχετικές εγκύκλιοι και διατάξεις 
όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 

γ) Το έργο θα δημοπρατηθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 
της εκτελεστικής επιτροπής του Σ.Υ.Δ.Κ.Λ.Ι., οι οποίες 
ελήφθησαν τις 9.5.2003 και 29.5.2003. 

17. Δεν έχει προηγηθεί περιοδική προκήρυξη ή δημοσί¬ 
ευσή ητης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. κατ’ άρθρο 
22 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ. 

18. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 
11.6.2003. 

Για το Σ.Υ.Δ.Κ.Λ.Ι. 

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 18.6.2003 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 11.15 -11.30 π.μ. ενώπιν την Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμμα¬ 
τεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφορς, αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός για την προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265/Β προϋ¬ 
πολογισμού 11.610 (έντεκα χιλιάδες εξακόσια δέκα) ευ¬ 
ρώ πλέον ΦΠΑ 18%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόντων 350 ευ- 
ρω'και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Η προθεσμία περαιώσεως της προμήθειας ορίζεται σε 
πέντε (5) μήνες. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές ή κατασκευαστές του είδους, οι οποίοι πρέπει 
απαραίτητα να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Επιμελητήριο ήτην επαγγελματική οργάνωση και να συ¬ 
μπληρώσουν τις προσφορές τους στα ειδικά έντυπα προ¬ 
σφοράς, τα οποία και μόνο θα γίνουν δεκτά από την Δη¬ 
μαρχιακή Επιτροπή, με ποινή αποκλεισμού. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Οδοποιίας του Δήμου, Χαλκοκονδύλη 33, τηλ. 
2105241098 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 ευρώ (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2003 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ανακοινώνεται ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
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διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια Εντύπων α. βιβλίων, β. μπλοκ, γ. φύλλων 
(εκτυπωτικές εργασίες), για τις ανάγκες του Νοσοκομεί¬ 
ου, των Κέντρων Υγείας Μεσσήνης - Μελιγαλά - Αγ. Νικο¬ 
λάου - Αποκ. Μοσηλευτικής Μονάδος Πύλου καθώς και 
των Π.Ι. αρμοδικότητάςτου. 

Προϋπολογισμού: 117.468,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 

29.7.2003 ημέρα ΤΡΙΤΗ μέχρι τις 14.00'μ.μ. στη Γραμμα¬ 
τεία του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 30.7.2003 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 30.5.2003. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 

17.6.2003 έως 29.7.2003 στο Γραφείο Προμηθειών στα 
τηλέφωνα 2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΡΟΣΤΟΜΑΡΑΣ 
-Φ- 

(13) 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

Αριθμ. Πρωτ. 5294 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο 
Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό για την προμήθεια απορρυπαντικών σε ετή¬ 
σια βάση (1ος Επαναληπτικός) για τις ανάγκες του Νοσο¬ 
κομείου με αριθμό Δ/ξης 6/2003. 

Προϋπολογισμού: 29347,00 ΕΥΡΩ 
Τόπος παράδοσης: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 

24.6.2003, ημέρα Τρίτη μέχρι τις 14:00 η ώρα, στο γρα¬ 
φείο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 

25.6.2003, ημέραΤετάρτη ώρα 12:00 στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά μετά δικαι- 

ολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6, του Π .Δ. 394/96 
(ΦΕΚ266/Α/4.12.96). 

Ημερομηνία αποστολή της περίληψης της Δ/ξης στην 
Ε.Ε.Ε.Κ. την.200.... 

Ημερομηνία δημοσιεύσης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύ- 
πο την 6.6.2003. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γ ραφείο 
Προμηθειών, από 7:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Τιμή διακήρυ¬ 
ξης 10 ευρώ. 

Τρίπολη, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΘΩΜΑΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 


(14) 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

Αριθ. Πρωτ. 5246 

Ανακοινώνεται ότι το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο 
Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό 
διαγωνισμό για την προμήθεια μοσχευμάτων για τις ανά¬ 
γκες του Νοσοκομείου με αριθμό Δ/ξης 4/2003. 

Προϋπολογισμού: 161409 ΕΥΡΩ. 

Τόπος παράδοσης: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 

2.9.2003, ημέρα Τρίτη μέχρι τις 14.00 η ώρα, στο γραφείο 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 3.9.2003, 
ημέρα Τετάρτη ώρα 12:00 στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαι- 
ολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6, του Π .Δ. 394/96 
(ΦΕΚ266/Α/4.12.96). 

Ημερομηνία αποστολή της περίληψης της Δ/ξης στην 
Ε.Ε.Ε.Κ. την 5.6.2003. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύ¬ 
πο την 6.6.2003. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γ ραφείο 
Προμηθειών, από 7:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.. Τιμή διακήρυ¬ 
ξης 10 ευρώ. 

Τρίπολη, 4 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΘΩΜΑΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

-Φ- 

(15) 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

Αριθ. Πρωτ. Α.Π 5257 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο 
Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό για την προμήθεια α) αναλώσιμων υλικών ια¬ 
τρικών συσκευών μηχ/νων (Υλικό ΜΤΝ) β) Βελονών 
ΡίεΙυΙαε του για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με αριθμό 
Δ/ξης 4/03. 

Προϋπολογισμού: α) 117388 ευρώ β) 32282 ευρώ. 

Τ'πος παράδοσης: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 

10.7.2003, ημέρα Πέμπτη μέχριτης 14.00ηώρα, στογρα- 
φείο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 

11.7.2003, ημέρα Παρασκευή ώρα 12.00 στο Νοσοκο¬ 
μείο. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαι- 
ολογητικάπου αναφέρονται στο άρθρο 6, του Π.Δ. 394/96 
(ΦΕΚ266/Α/4.12.96). 

Ημερομηνία αποστολή της περίληψης της Δ/ξης στην 
Ε.Ε.Ε.Κ. την.200.... 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύ¬ 
πο την 6.6.2003. 
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Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γραφείο 
Προμηθειών, από 7:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

Τρίπολη, 4 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΘΩΜΑΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

-♦- 

(16) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 5688 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης διε¬ 
νεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμή¬ 
θεια διαφόρων απορρυπαντικών. 

Ποσότητας: 29800 λίτρα, 21000 κιλά, 950 τεμάχια. 

Γ ια τις ανάγκες του Γ ενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. 

Προϋπολογισμού 44.000 με ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (αποθή¬ 
κες). 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 
27.6.2003 ημέρα Παρασκευή. 

Μέχρι της 14:00, στο γραφείο Προμηθειών του Νοσο¬ 
κομείου Ξάνθης. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την30.6.2003 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο γραφείο Προμηθειών. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 
14:30 στα τηλέφωνα 2541047178-179 αρμόδιοι υπάλλη¬ 
λοι: Τσουρδίνης Κωνσταντίνος, Κοντογιάννη Ελισάβετ. 

Ξάνθη, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής α.α. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 7517/Α2-1538 

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για τη μετεγκατάστα¬ 
ση της Γ ενικής Γ ραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρε¬ 
σίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ). 

1. Γ ενική Γ ραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Ελλάδος. 

Λυκούργου 14-16, 10166 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 3289519 

ΡΑΧ:3222205. 

2. α) Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύμβα¬ 
σης: 

Η Ανοικτή Διαδικασία. 

β) Αντικείμενο της σύμβασης: Μετεγκατάσταση της Γ ε¬ 
νικής Γ ραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
500.000 ευρώ. 

3. Τόπος παροχής: Σύμφωνα με την Ενότητα Α'της Δια¬ 
κήρυξης. 


4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορές 
μόνο για το σύνολο του έργου της μετεγκατάστασης, 
όπως πειργράφεται στη διακήρυξη. 

5. Απαγορεύονται οι αντιπροσφορές και οι εναλλακτι¬ 
κές προσφορές. 

6. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης 
της παροχής υπηρεσιών: Σύμφωνα με την ενότητα Α' της 
σχετικής διακήρυξης. 

7. Επωνυμία και Δ/νση της Υπηρεσίας από την οποία 
διατίθενται τα οικεία έγγραφα του διαγωνισμού: 

Γ ενική Γ ραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος. 

Λυκούργου 14-16, 101 66 Αθήνα 5ος όροφος, Τμήμα 
Προμηθειών, γραφείο 505, τηλ: 3289519. 

8. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν 
στην αποσφράγιση των προσφορών: Η ορισθείσα επι¬ 
τροπή και οι ενδιαφερόμενοι. 

β) Ημ/νία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών: 

4 Αυγούστου 2003, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00 - 10.30 
π.μ. Λυκούργου 14-16, Αθήνα, 1ος όροφος, αίθουσα 101. 

γ) Γλώσσα στην οποία θα συνταχθούν οι προσφορές: Η 
Ελληνική. 

9. Απατούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις: 
Περιγραφή στη σχετική διακήρυξη - Ενότητα Α'. 

10. Χρηματοδότηση, πληρωμές και αναφορά των σχετι¬ 
κών διατάξεων: Περιγραφή στη σχετική διακήρυξη. 

11. Η Νομική μορφή που πρέπει να περιβάλλει μια κοι¬ 
νοπραξία που θα παράσχει τις υπηρεσίες περιγράφεται 
στη σχετική διακήρυξη. 

12. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση 
κάθε υποψηφίου αναδόχου: Περιγραφή στην ενότητα Α' 
της σχετικής διακήρυξης. 

13. Οι προσφορές θα ισχύουν για ενενήντα (90) ημερο¬ 
λογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργει¬ 
ας του διαγωνισμού. 

14. Κριτήριο για την κατακύρωση του έργου: Η συμφε- 
ρότερη προσφορά. 

15. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 10 Ιουνίου 
2003. 

16. Ημερομηνία παραλαβής της διακήρυξης από την 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων 10 Ιουνίου 2003. 

17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: περιγραφή στη σχε¬ 
τική διακήρυξη. 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2003 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 

ΝΙΚΟΣ Η. ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ 
-♦- 

(18) 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
Αριθμ. Πρωτ. 850 

Περίληψη διακήρυξης για την εξωτερική αξιολόγηση 
του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙ¬ 
ΚΩΝ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευ¬ 
σης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), το οποίο έχει την έδρα του στην 
οδό Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, 3ος όροφος, Αθήνα 
διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό στο πλαίσιο του Προγράμ¬ 
ματος «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων»του ΕΠΕΑΕΚII (Γ 
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Κ.Π.Σ.), έργο συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από 
Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του οποίου προτίθεται να αναθέσειτην 
παρακολούθηση και την εξωτερική αξιολόγηση του προ¬ 
γράμματος «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων». 

Προϋπολογισμού: 100.000,00 ευρώ. 

Τόπος παράδοσης: Γραφεία ΙΔΕΚΕ 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 
16.7.2003 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π. μ. στα γραφεία 
του ΙΔΕΚΕ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 
16.7.2003 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π. μ. στα γραφεία 
του ΙΔΕΚΕ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 17.7.2003 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολο- 
γητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 394/96 
(ΦΕΚ 266/Α/4.12.96) καθώς και τα αναφερόμενα στο άρ¬ 
θρο 8 παρ. 2 υποπαράγραφοι α, β, γ, και δ του ιδίου Π.Δ.). 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύ- 
πο την 14.6.2003 ημέρα Σάββατο. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10.30 έως 
14.00 στα τηλέφωνα του ΙΔΕΚΕ (210 2114152, 
2102114267) Φουλίδου. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στα 
γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για να παραλάβουν αναλυτικό τεύ¬ 
χος της διακήρυξης. 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2003 

Ο Γενικός Δ/ντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣΣΥΚΕΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο Δήμος Συκεών Θεσσαλονίκης: 

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σύστημα προ¬ 
σφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τι¬ 
μών ομοειδών εργασιών με συμπλήρωση εντύπου προ¬ 
σφοράς της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας, για ανά¬ 
δειξη εργολάβου εκτελέσεωςτου έργου: 

«1. Επισκευή κτιρίου πρώην 2ου Δημοτικού σχολείου 
για στέγαση του 1ου-5ουΔ.Σ.. 

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και ανακατασκευή του¬ 
αλετών στο κτίριοτου 2ου Δημοτικού Σχολείου, οδ. Φωκά 
17», Αρ. Μελέτης: 12/2003 του Δήμου Συκεών. 

Ο ποϋπολογισμός για τις Οικοδομικές εργασίες είναι 
427.000 ευρώ καιΦ.Π.Α. 76.860 ευρώ και για τις Η/Μ ερ¬ 
γασίες είναι 23.000 ευρώ και Φ.Π.Α. 4.140 ευρώ δηλαδή 
έχει συνολικό προϋπολογισμό 450.000 ευρώ και με Φ.Π.Α. 
531.000 ευρώ. 

Η κατηγοράι που καθορίζει τον συντελεστή του έργου 
«ρ» τυου Ν. 2576/98 είναι «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ» και ο μκ θα υπο¬ 
λογίζεται με προσέγγιση τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις «1 ης» τάξης και άνω για Οικοδομικά έργα και «Α1» 
τάξης και άνω για έργα Η/Μ που είναι εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). 

Ορίζεται εγγύηση συμμετοχής ίση προς 2% (9.000 ευ¬ 
ρώ) του προϋπολογισμού της μελέτης όπου οι συμμετέ- 
χοντες θα παρέχουν εγγύηση ανέκκλητα και ανεπιφύλα¬ 
κτα, παραιτούενοι από το υπέρ αυτών δικαίωμα της δίζη- 


σης και διαίρεσης που θα παρέχεται με ισόποση εγγυητι¬ 
κή επιστολή ή γραμμάτια του Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή Χρεόγραφα κλπ. όπως ορίζεται στην & 6 του 
άρθρου 27του Π.Δ. 609/1985 και αποδίδεται στους συνα- 
γωνιζόμενους κατά τα αναγραφόμενα στην & 4 του άρ¬ 
θρου 23 του ιδίου Π.Δ. 

Λόγω του επείγοντος, η έναρξη εργασιών θα γίνει 10 
ημέρες μετά από την κατακύρωση του αποτελέσματος 
της δημοπρασίας, και θα παραδοθεί πλήρως αποπερα¬ 
τωμένο σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα από 
την Επιτροπή Διαγωνισμών στις 25.6.2003 ημέρα Τετάρ¬ 
τη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Λε¬ 
πτομέρειες των όρων διακήρυξης και της μελέτης βρί¬ 
σκονται στα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου και στα οποία οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις 
16.6.03 ημέρα Δευτέρα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
(Τηλ. 2310-679.178, Χαραλαμπίδη), Έντυπα προσφοράς 
δίνονται μέχρι και μία ημέρα πριν την ημέρα της δημο¬ 
πρασίας. Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας 
αυτή θα διεξαχθεί στις 2.7.2003 ημέρα Τετάρτη στο Δη¬ 
μοτικό κατάστημα την ίδια ώρα. 

Συκιές, 4 Ιουνίου 2003 

Ο Αντιδήμαρχος 
(Υπογραφή) 

-♦- 

( 20 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

Ο Δήμαρχος της Αμαλιάδας διακηρύσσει ότι, εκτίθεται 
σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
16 παρ. 2 του Π.Δ. 28/1980 η προμήθεια, Σιδήρου και υλι¬ 
κών για την κατασκευή κιγκλιδωμάτων στο χώρο πάρκιγκ 
Σταδίου Αμαλιάδας δαπάνης 22.010,27 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Φορέα 
την 2.7.2003 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής. 

Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 11 π.μ. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται, αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές ή αντιπρόσωποι του δημοπρατούμενου αντικει¬ 
μένου, εγγεγραμμένοι στα οικεάι επιμελητήρια ή επαγ¬ 
γελματικές οργανώσεις. 

Προθεσμία περαίωσης της προμήθειας Δύο (2) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 375,00 ευρώ. 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις 
του Π.Δ. 28/80. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 

27312) καιτηςΤ.Υ.Δ.ΑΝ. Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Αμαλιάδα, 4 Ιουνίου 2003 

Ο Δήμαρχος 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
-♦- 

( 21 ) 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Ν. Αιτ/νίας, προκηρύσσει ανοι- 
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κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡ¬ 
ΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» 
κατά το σύστημα υποβολής προσφορών με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 4α του Ν. 1418/84 και του άρθρου 6του Π.Δ. 609/85, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 218/99 και 
το Ν. 2940/01, προϋπολογισμού 99.635,14 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. (117.569,49 ευρώ με ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25.6.2003, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 11.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στο κεντρικό Δημαρχείο του Δή¬ 
μου Ναυπάκτου του Νομού Αιτ/νίας, ενώπιον αρμοδίας 
επιτροπής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕ 055 ΥΠΗ- 
ΕΣΔΑ με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2003, το ποσόν 
των 88.000,00 ευρώ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς: 

• Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ Α2 τάξης και άνω για πτυχία του Ν. 2940/2001 για έρ¬ 
γα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 
171/87, του Π.Δ. 23/93, του Ν. 2229/94 του Π.Δ. 410/95, 
του Ν. 2576/98, του Π.Δ. 218/99, του Π.Δ. 334.00 και του 
Ν. 2940/01, καθώς και τις τροποποιήσεις τους. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 2 ημερολο¬ 
γιακοί μήνες. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 9Ν. 
2579/98). 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλ. ποσό 2.000 ευ¬ 
ρώ και βεβαιώνεται με την κατάθεση ισόποσου γραμματί¬ 
ου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συ¬ 
ντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που 
ισχύει για το Δημόσιο και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 23 και 27του Π.Δ. 609/85 και του Ν. 
2229/94, θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενενήντα ημέρες και θα 
απευθύνεται προς το Φορέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Ναυπάκτου στο Δημαρχείο Ναυπάκτου Ν. 
Αιτ/νίας, ή στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ναυπάκτου, Γ. 
Αθανασιάδη - Νόβα 17, Ναύπακτος (Καρβούνης - Πέτσι¬ 
νης) τηλ. 0634-0-25695 και 28930 τις εργάσιμες ημέρς και 
ώρες για να λ'βουν γνώση της μελέτης και μπορούν να 
προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ναυπάκτου Ν. Αιτωλοα¬ 
καρνανίας. 

Ναύπακτος, 2 Ιουνίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Ν. Αιτ/νίας, προκηρύσσει ανοι¬ 


κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡ¬ 
ΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦ¬ 
ΝΗΣ» κατά το σύστημα υποβολής προσφορών με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4παρ. 4α του Ν. 1418/84 και του άρθρου 6του Π.Δ. 
609/85, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 
218/99 και το Ν. 2940/01, προϋπολογισμού 92.769,24 ευ¬ 
ρώ χωρίς Φ.Π.Α. (109.467,70 ευρώ με ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25.6.2003, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 11:00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρε¬ 
σίας του Δήμου Ναυπάκτου του Νομού Αιτω/νίας, ενώ¬ 
πιον αρμοδίας επιτροπής. 

Το έργο χρηματοδοτείται απί πιστώσεις ΣΑΕ 055 
ΥΠΕΣΔΑ με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2003, το πο¬ 
σόν των 88.000,00 ευρώ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς: 

• Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ Α2 τάξης και άνω για πτυχία του Ν. 2940/2001 για έρ¬ 
γα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Γιατον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 
171/87, του Π.Δ. 23.93, του Ν. 2229/94, του Π.Δ. 410/95, 
του Ν. 2576/98, του Π.Δ. 218/99, του Π.Δ. 334.00 και του 
Ν. 2940/01, καθώς και τις τροποποιήσεις τους. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 2 ημερολο¬ 
γιακοί μήνες. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΆ (Ν. 
2579/98) 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλ. ποσό 1.860 ευ¬ 
ρώ και βεβαιώνεται με την κατάθεση ισόποσου γραμματί¬ 
ου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητι¬ 
κής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου 
Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έρ¬ 
γων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο 
που ισχύει για το Δημόσιο και κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Π.Δ. 609/85 και 
του Ν. 2229/94, θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενενήντα ημέ¬ 
ρες και θα απευθύνεται προς το Φορέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Ναυπάκτου στο Δημαρχείο Ναυπάκτου (Καρ¬ 
βούνης - Πέτσινης) τηλ. 0634-0-25695 και 28930 τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης 
και μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης 
από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ναυπά¬ 
κτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 

Ναύπακτος, 2 Ιουνίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ 
-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 488 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρρένων διακηρύττει ότι: 

την 6ηντου μηνός στο Κοινοτικό κατάστημα της Κοινό¬ 
τητας Αρρένων στο Κοινοτικό διαμέρισμα Επταχωρίου 
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ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας Διαγωνι¬ 
σμών της Κοινότητας θα διεξαχθεί Δημόσιος Ανοιχτός 
διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και με συ¬ 
μπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενι¬ 
αίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ), για την 
«Προμήθεια - Εγκατάσταση Συστήματος Μηχανοργάνω¬ 
σης Κοινότητας Αρρένων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 
(29.347 ΕΕΙΒΟ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ. 8%, για 
την οποία έχει συνταχθεί η υπαριθμ. 6/2001 μελέτη της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Καστοριάς για την κάλυψη των αναγκών 
της Κοινότητας Αρρένων. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ειδικό Πρόγραμμα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ). 

Αναλυτική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών υπάρ¬ 
χει στην αναλυτική διακήρυξη. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Όλα τα φυσικά και Νομικά πρόσωπα, οι Συνεταιρισμοί 
υπάτην προϋπόθεση ότι ασκούν Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
ή Βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του 
Διαγωνισμού και Ενώσεις Προμηθευτών (όπως αναφέρε- 
ται στην διακήρυξη). 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα απα¬ 
ραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στη δια¬ 
κήρυξη. 

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την 
εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 

1. Η διακήρυξη. 

2. Ο Νόμος 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Το¬ 
μέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

3. Το Π.Δ/γμα 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικό Κώδι¬ 
κας». 

4. Η υπουργική απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 
11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 
Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚτ. Β αριθμός 185/23.3.1993), όπου δεν έρχε¬ 
ται σε αντίθεση με τον Νόμο 2286/1995. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το πο¬ 
σό των (1468 ΕΕΙΒΟ) ήτοι 5% επί της συνολικά προϋπολο- 
γισθείσης δαπάνης, θα απευθύνεται στην Κοινότητα Αρ¬ 
ρένων και θα κατατεθεί σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρα- 
κατθαηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.) ή σε εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Σε περίπτωση άγονου ή άκυρου αποτελέσματος, ο δια¬ 
γωνισμός θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους σε μία (1) 
εβδομάδα, την ίδια ημέρα χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα προσκομίσουν 
Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 με την οποία θα 
δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση της μελέτης της μελέτης και 
της διακήρυξης τις οποίες αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Κοινότητας 
και στα τηλέφωνα (2467) 084029 τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Επταχώρι, 5 Ιουνίου 2003 
Ο Πρόεδρος 
(Υπογραφή) 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 2774 

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτι¬ 


κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με σύ¬ 
στημα υποβολής προσφορών «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/1985, η εκτέλεση του έργου 
«Επείγοντα αντιπλημμυρικά σε χείμαρρους και ρέματα» 
συνολικού προϋπλογισμού (με Φ.Π.Α.) 121.000,00 ευρώ 
και με προϋπολογισμό δαπάνης δημοπρατούμενων εργα¬ 
σιών 102.542,26 ευρώ από πιστώσεις Δ.Ε. σύμφωνα με τις 
διατάξειςτων νόμων 1418/1984,2576/1998,2229/1994 και 
2940/2001 και των Π.Δ. 334/2000, 609/1985, 472/1985, 
171 /1987, 286/1994 και 218/1999 & 286/1994 όπως αυτές 
ισχύουν και με βάση τους όρους διακήρυξης της αριθμ. 
117/2003 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Αιτωλ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Χάλκειας την 2η Ιουλίου 2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αμρό- 
διας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. Β'τάξης (ή Α2 τάξης 
και άνω για πτυχία της νέας κατάταξης του Ν. 2940/2001) 
και άνω για έργα υδραυλικά. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία «ρ» υδραυλικών (Ν. 
2576/1998). 

Προθεσμία τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, εγγύη¬ 
ση συμμετοχής 2.100,00 ευρώ που θα πρέπει να απευθύ¬ 
νεται στον Δήμο Χάλκειας - Χάνια Γαβρολίμνης. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου 
Χάλκειας (τηλέφωνο 26340-45644) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Αι- 
τωλ/νίας (Κύπρου & Λεβίδου, Μεσολόγγι, τηλέφωνο 
26310-55433) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Χάλκεια, 5 Ιουνίου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. ΠρωτΔ653 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Καρδίτσας προ¬ 
κηρύσσει επαναληπτική ανοικτή δημοπρασία με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων «όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94, τον Ν. 2576/98 και τον 
Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180Α), του Π.Δ. 609/85 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με το Π.Δ. 286/94 και Π.Δ. 368/94 και του Π.Δ. 
334.00, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έρ¬ 
γου: 

«Αποκατάσταση ζημιών στο Οδικό δίκτυο Ν. Καρδίτσας 

Εργολαβία: «Οδός Αμάραντος - Σαραντάπορο» 

προϋπολογισμού 190.000 ευρώ μεΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 017 Περιφ. 
Θεσσαλίας με πίστωση για το 2003 100.000 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 25η του μηνός Ιουνίου του 
έτους 2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Καρδί- 
τας (Μπλατσούκα 24). 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξεως και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
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Απαραίτητη η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών. 

Για τα μηχανήματα έργων είναι απαραίτητη η υποβολή 
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο αρ. 
Δ13ε/4022/7.5.96 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

Εγγύηση συμμετοχής 3.225 ευρώ απευθυνόμενη προς 
τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Καρδίτσας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών στοιχείων από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Καρδίτας 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ. 24410-41174). 

Καρδίτσα, 6 Ιουνίου 2003 

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ 

- ♦ - 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 4407 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας διακηρύττει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύ- 
ρωσηςτη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις της 11389/23.3.93 Απόφασης του Υπουργού Εσω¬ 
τερικών «Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Νόμο 2503/97, 
του Ν.2686/95 «Προμήθειεςτου Δημοσίου τομέα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων» καθώς και των ισχυουσών 
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις 
προμήθειες των ΟΤΑ, η προμήθεια ενός (1) καινούργιου 
αυτοκινήτου βυτιοφόρου λυμάτων χωρητικότητας 10 κυ¬ 
βικών μέτρων. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 105.000,00 ΕΥΡΩ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 18%. 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ: 
105.000,00 ΕΥΡΩ. 

• Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου ενώ¬ 
πιον αρμόδιας επιτροπής την 1η Ιουλίου του 2003. 

Ώρα έναρξης αποδοχής των προσφορών η 11:00 πρωινή. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 12:00 μεσημβρινή 

• Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις 
προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

• Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να 
ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα 
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

• Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στο 
διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξει την εγγραφή του σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, κατά τους όρους που 
καθορίζονται από τους νόμους του χώρου που είναι εγκα¬ 
τεστημένος. 

• Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, πρέπει να 
υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προ¬ 
σφορά τους, όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
από την διακήρυξη του διαγωνισμού. 

• Οι προσφορές συμμετοχής (5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης) ήτοι 5.250,00 ΕΥΡΩ. 

• Κύριος της προμήθειας είναι ο Δήμος Βόρειας Κυ¬ 
νουρίας στο όνομα του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγ¬ 
γυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

• Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία 
τηςΤΥΔΚτου Ν. Αρκαδίας, Γεωργίου Α17-21 στηνΤρίπο- 


λη καθώς και στα γραφεία του Δήμου, στο Άστρος Κυ¬ 
νουρίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Άστρος, 6 Ιουνίου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ I. ΔΑΛΙΑΝΗΣ 
-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΟΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1182 

Ο Δήμαρχος Άριος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
κτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύ¬ 
στημα αναφέρεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτιώσεις 
διαπλάτυνσης δημοτικών οδών Ασπροπουλιάς - Αριοχω- 
ρίου». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του φορέα εκτέλε¬ 
σης του έργου. 

Την 2.7.2003 ημέρα Τετάρτη (ώρα έναρξης προσφορών 
η 10:00 π.μ. και λήξης η 11:00 π.μ.) μπροστά σε επιτροπή 
του φορέα εκτέλεσης του έργου. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
52.824,16 € από τα οποία τα 44.766,24 € είναι η αξία των 
εργασιών και οι απρόβλεπτες δαπάνες με αναθεώρηση 
και 8.057,22 € για Φ.Π.Α. 18%. 

Η εγκεκριμένη πίστωση για την κατασκευή του έργου 
ανέρχεται στο ποσό των 51.621,54 € ενώ για το τρέχον 
έτος η αντίστοιχη πίστωση είναι 51.621,54. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π.Τ.Α.. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τρεις (3) μή¬ 
νες. 

Η εγγύηση συμμετοχής 2% του δημοπρατούμενου πο¬ 
σού προ Φ.Π.Α. 896,00 €. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.1069/80, του Ν.1418/84, όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 
609/85, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94, του 
Π.Δ.171/87, του Ν.2576/98 και του Π.Δ.23/93, του 
Π.Δ.2158/99 και του Ν.2940/01. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις. 

1) Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α'τάξης και άνω για έργα 
οδοποιίας. 

2) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6του Π.Δ. 472/85). 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων αντιστοί¬ 
χου τάξεως που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 
της αποφάσεως ΑΔ2α/01/ΦΝ/294/18.3.85 (ΦΕΚ170β). 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την 206/01. 

Τεχνική Μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Μεσσηνίας. 

Η εμπρόθεσμη κατάθεση των προσφορών στο όνομα 
του διαγωνιζόμενου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων δημοπράτησης στα γραφεία του Δήμου Άριος κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην Τ.Υ.Δ.Κ. 
Μεσσηνίας μέχρι και την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Άρις, 4 Ιουνίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΜΑΣ 
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(28) 


Ο Δήμαρχος Αμαλιάδας διακηρύττει ότι, εκτίθεται σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με υποβολή σφραγισμέ¬ 
νων προσφορών και σύστημα προσφοράς « με ενιαίο πο¬ 
σοστό έκπτωσης», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξειςτου 
Ν.1418/84, του Π.Δ.609/85, του Π.Δ.218/99, του 
Π.Δ. 171/87 και του Ν.2576/98, η εκτέλεση του έργου 
«Βελτίωση υποδομών και εξοπλισμού Σταδίου Αμαλιά- 
δως», προϋπολογισμού δαπάνης 281.618,50 € με ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 
2004». 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
την 2 του μήνα Ιουλίου έτους 2003 ημέρα Τετάρτη ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 11π.μ.. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Α2 τάξης και άνω για έργα Οικοδομικά ή αντίστοι¬ 
χων τάξεων πτυχίων του Ν.2940/2001. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου τρεις (3) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 4.780,00 €. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Αμαλιάδας, στην 
Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέφωνα 0622-27312, 21880, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες Νικόλαο Παπαδημητρίου. 


Αμαλιάδα, 4 Ιουνίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
-Φ- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2170 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: 

Μειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για 
την εκτέλεση του έργου: 

«Ασφαλτόστρωση αγροτ. Δρόμου Εκκλησία Χριστού - 
Λιθάρι ΟΤΑΘΕΣΠΙΩΝ». 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την εφαρμογή του 
μαθηματικού τύπου Ρ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται σε 427.814,20 € χωρίς το Φ.ΠΑ 
18% και σύμφωνα με την 19/2003 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., Νο¬ 
μού Βοιωτίας. 

Υπάρχουσα πίστωση 88.050,00 € από πιστώσεις Υπουρ¬ 
γείου Εσωτερικών. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου Θεσπιέων την 2α η του μηνάς Ιουλίου του έτους 
2003 ήμερη Τετάρτη και ώρα οπό 10:00 -11:00 π.μ. και σε 
περίπτωση που η δημοπρασία καταστεί άγονη επαναλαμ¬ 
βάνεται την επομένη Τετάρτη την 9 η Ιουλίου 2003 την ίδια 
ώρα και στον ίδιο χώρο. 

Δεκτοί γίνονται Εργολάβοι ή Εργοληπτικές Επιχειρή¬ 
σεις που έχουν πτυχίο πρώτης Τάξης και άνω για έργα 
Οδοποιίας και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 
2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επί του ύψους του προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου (δηλ. 5,556,30 €) και κατατίθεται με γραμμάτιο του 


Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, που θα 
συντάσσεται σύμφωνα με το τύπο που ισχύει για το Δη¬ 
μόσιο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν έντυπα 
προσφοράς και τεύχη μελέτης από το Δήμο Θεσπιέων 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι δύο (2) 
ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρα¬ 
σίας. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο 
του Δήμου Θεσπιέων στα τηλέφωνα: 22620-65225 / 
65440 ή το Ιαχ 22620- 65879 και στην Τ.Υ.Δ. Κ. Νομού Βοι¬ 
ωτίας. 

Θεσπιές, 6 Ιουνίου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΜΠΟΓΡΗΣ 
-Φ- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3113 

Ο Δήμαρχος Γαστούνης προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΟΡΟΦΗ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤΈΠΕΚΤΑΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 
254.000,00 € με υπάρχουσα πίστωση για το τρέχον έτος 
254.000,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2002. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και 
του Π.Δ.609/85 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σή¬ 
μερα. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Φορέα 
στις 2.7.2003 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής. 

Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 11η π.μ.. 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπραξίες επι¬ 
χειρήσεων ΔΕ Α2 τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
και Α1 τάξης και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- 
ΚΑ. 

Επίσης και εμπειροτέχνες εργολάβοι εγγεγραμμένοι 
στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα Η/Μ. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου έξι (6) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 4.305,08 €. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 
2623032224, 2623032835) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Γαστούνη, 9 Ιουνίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΡΜΠΑΣ 

-Φ- 

(31) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1202 

Ο Δήμαρχος Νάουσας διακηρύττει ότι: 

Την 25η Ιουνίου 2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 
(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) θα διενεργηθεί στα 
γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Νάουσας δημό- 
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σιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση αυλεί- 
ου χώρου ενιαίου Λυκείου Νάουσας», προϋπολογισμού 
μελέτης 88.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με το σύστημα προσφοράς 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, (άρ¬ 
θρο 4 παρ. 4βτου Ν. 1418/84 και άρθρο 7 ΠΔ 609/85). Οι 
διατάξεις που θα διέπουν την εργολαβία είναι αυτές του 
Ν. 1418/84 καιτπυ Π.Δ. 609/85 όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν. Ο ανάδοχος αναδεικνύεται μετά την εφαρ¬ 
μογή του μαθηματικού τύπου σύμφωνα με το Ν. 2576/98 
και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
όπως ισχύουν. Σαν συντελεστής «ρ» θα καθοριστεί αυτός 
των Οικονομικών. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΜΟΡ¬ 
ΦΩΣΗ ΑΥΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» που χρηματοδοτεί¬ 
ται από το ΥΠΕΣΔΔΑ με το ποσό των 88.000,00 Ευρώ με 
Ε.Ο.: 18%. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ¬ 
γοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για έργα: 

Οικοδομικά: Τάξης Α1, Α2 και 1η και Έργα Πρασίνου: 
Τάξης Α1, Α2 και 1η. 

Οι διαγωνιζέμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
1.500,00 θυΐΌ, η οποία πρέπει να απευθύνεται προς το Δή¬ 
μο Νάουσας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου 
θα δηλώνονται οι εν ενεργεία εργολαβίες τους που θα συ¬ 
νοδεύεται από: 

α. Βεβαίωση για το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου 
εργασιών για κάθε έργο εκδιδόμενη από την υπηρεσία 
που εκτελείτο έργο. 

β. Βεβαίωση για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του 
έργου και την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμ¬ 
ματος (άρθρο 4 παρ. 14του Ν. 2229/94). 

γ) Βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των 
ασφαλιστικών εισφορών και τη φορολογική ενημερότητα 
για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της ή σε Κ/ξία. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου 
θα δηλώνονται τα μηχανήματα έργων που κατέχει η επι¬ 
χείρηση η οποία δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις 
καταβολής των προβλεπόμενων στο άρθρο 20 του Ν. 
2052/92 τελών για τα μηχανήματα έργων. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζό- 
μενου στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν επιβα- 
ρυντικά στοιχεία σε βάρος του στο Μητρώο ΜΕΕΠ (Αρ. 
Εγκ. 5/2000/ΥΠ ΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ). 

Τα απαιτούμενα τυπικά δικαιολογητικά και τα λοιπά 
στοιχεία της προσφοράς, που πρέπει να προσκομίσουν οι 
διαγωνιζόμενοι, αναφέρονται στην αναλυτικά Διακήρυξη. 
Πληροφορίες και σχετικά τεύχη δίνονται απάτην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Νάουσας (Δημαρχίας 30, 592.00 
Νάουσα, τηλ. (23320) 53320, 53056, Εαχ (23320) 24.260, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Νάουσα, 9 Ιουνίου 2003 


(32) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ Δ/ΣΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. 

Αριθ. Πρωτ. 8016/9.6.2003 
Αριθ. Μελ.47/2003 

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος Θάσουν προσκαλεί 
τους ενδιαφερομένους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Π.Δ. 609/85 και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών, σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό, επίτωντι- 
μών του τιμολογίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις Ν. 
2940/2001, τη Ε22 του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. 
Δ17α/03/45/ΦΝ 430/30.8.2001 για την εφαρμογή του και 
τηςΔ17α/04/49/ΦΝ 402/08/08/02 και του άρθρου 2 του Ν. 
2576/98 όπως καθορίζονται με τις σχετικές αποφάσεις 
του ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των 
εργασιών του έργου: «Έργα υποδομής ορεινών οικισμών 
Δ.Δ. Πρίνου» του Δήμου Θάσου, προϋπολογισμού κατά 
την μελέτη της υπηρεσίας 51.514,03 θυΐΌ (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση + ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμ¬ 
ματος ΣΑΤΑ με υφιστάμενη πίστωση 50.000 € για το έτος 
2003. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Ν. 2940/2001 και του Π.Δ. 
171/87 όπως ισχύουν σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου Θάσου στις 25.6.2003, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10-11 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις γραμμένεες στο ΜΕΕΠ τάξης Α1 και άνω 
για έργα Οικοδομικά ή Υδραυλικά καθώς και οι εγγε¬ 
γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα κατασκευαστές δη¬ 
μοσίων έργων που έχουν το δικαίωμα κατασκευής της 
αντίστοιχης κατηγορίας έργων και προϋπολογισμού και 
σύμφωνα μετις παρ. 1 και 2του άρθρου 4του Ν. 2229/94 
εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊ¬ 
κής Ένωσης και κατασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας, και έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρε¬ 
ώσεις τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) 
επί του προϋπολογισμού του έργου, ήτοιποσόν 1031 Ευ- 

ΓΟ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τα 
τεύχη της υπ’ αριθμ. 47/2003 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. στα 
γραφεία της υπηρεσίας και στο Δημοτικό Κατάστημα κα¬ 
θώς και να προμηθευτούν το θεωρημένο έντυπο προ¬ 
σφοράς από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ. Κ. (τηλ. 2510/223219). 

Με εντολή Δημάρχου 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

-♦- 

(33) 

ΔΗΜΟΣΔΡΑΜΑΣ 


Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Η Αντιδήμαρχος 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 


Αριθ. Πρωτ. 20312/2003 

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία για την ανάδειξη ανα- 
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δόχου εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Δ. Χωριστής» 
με σύστημα υποβολής προσφορών το σύστημα προσφο¬ 
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε εφαρμογή των δια¬ 
τάξεων της παραγρ. 4 του άρθρου 4 εδαφ. α του Ν. 
1418/84 και των άρθρων 3,4 και 6 του Π .Δ. 609/85, τις δια¬ 
τάξεις του Π.Δ. 171/87 και των όρων της παρούσας δια¬ 
κήρυξης, συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δα¬ 
πάνης 95.762,55 ευρώ (χωρίςτο Φ.Π.Α.) και 113.000 ευρώ 
με το Φ.Π.Α. 

Στην παρούσα διακήρυξη (για τη δημοπράτηση και την 
εκτέλεση του έργου), ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1418/84 
και των εκτελεστικώντου διαταγμάτων, σε συνδυασμό με 
το Π.Δ. 23/1993 (ΦΕΚ 8Α75.2.1993) «περί προσαρμογής 
της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια έργα προς τις 
διατάξειςτων οδηγιών71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 
89/665 της ΕΟΚ», του Ν. 2229/94 «τροποποίηση διατάξε¬ 
ων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/84», του Π.Δ. 171/87, του 
Π.Δ. 368/94, του Π.Δ. 285/97, της ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 
294/18.3.1985, του Ν. 2576/98 (ΦΕΚ25Α), του Π.Δ. 305/96 
(ΦΕΚ212Α/29.8.96, του Π.Δ. 334/2000 και της με αριθμό 
433/2000 απόφασης (ΦΕΚ 1176Β722.9.2000) και (Εγκ- 
Δ17α/04/59/ΦΝ 402/21/2002). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο Μ ΕΕΠ Α2 τάξεως και άνω για έργα 
Οδοποιίας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
(Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 661 00, Δράμα) τηλέ¬ 
φωνο 2521021906 και ΐαχ 2521023343), την 2α Ιουλίου 
2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 (ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τεύχη 
δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και την 
27η Ιουνίου 2003 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 αντί τι¬ 
μήματος 20 ευρώ, το οποίο προκαταβάλλεται στην οικο¬ 
νομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαραίτητη πλην 
των λοιπών δικαιολογητικών είναι και η υποβολή εγγυητι¬ 
κής επιστολής συμμετοχής, ύψους 1.920 ευρώ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521021906 (Γεώργιο Οι- 
κονομίδη). 

Δράμα, 9 Ιουνίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 
-Φ- 

(34) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 6440 

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με 
το σύστημα προσφοράς: με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
(άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85) η εκτέλεση του έργου «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ». 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου Μεσσήνης, Εθνάρχου Μακαρίου (1ος 
όροφος) την 18.6.2003 ημέρα Τετάρτη (ώρα έναρξης 
προσφορώνη 10:30 π.μ. και λήξης 11:00 μ.μήενώπιοντης 
αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τους όρους της δια¬ 
κήρυξης. 


Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 50.250 € 
από τα οποία 42.584,74 € είναι η αξία των εργασιών με το 
ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση και 7.665,25 € 
για Φ.Π.Α. 18%. 

Η ολική προθεσμία περαιώσεως του έργου ορίζεται σε 
τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες. Για την κατασκευή του 
τοίχου στο Δ.Δ. Αβραμιού ο ανάδοχος υποχρεούται σε 
τμηματική προθεσμία κατασκευής του έργου εντός είκοσι 
(20) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 852 € απευθυνόμε¬ 
νη στο Δήμο Μεσσήνης. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
106/80, του Ν. 1418/84, όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 
609/85 όπωςτροποποιήθιηκε με τον Ν. 2229/94, του Π.Δ. 
171/87 και του Π.Δ. 23/93. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες αυτών εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, 
Α1 τάξης και άνω για έργα οδοποιίας, ή επιχειρήσεις εγ¬ 
γεγραμμένες σε Νομαρχιακά Μητρώα αντιστοίχου ορίου 
συμμετοχής για έργα Οδοποιίας. 

Η εμπρόθεσμη κατάθεση των προσφορών στο όνομα 
του διαγωνιζόμενου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να προμηθευτούν τα τεύχη 
δημοπράτησης στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρε'σιαςτου 
Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 
17.6.2003 ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή. 

Μεσσήνη, 10 Ιουνίου 2003 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 

-Φ- 

(35) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΚΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 9004 

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος Φιλίππων προσκαλεί 
τους ενδιαφερομένους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Π.Δ 609/85 και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε 
ακέραιες μονάδες, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών, επί 
των τιμών του τιμολογίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Ν. 2576/98 και του Ν. 2940/01 και της εγκυκλίου 22 
Α.Π. Δ17α/03/45/Φ.Ν. 430/30.8.2001, όπως καθορίζονται 
με τις σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: Αντικατά¬ 
σταση εσωτερικού δικτύπυ ύδρευσης Κρηνίδων (2ος Ει¬ 
δικός Προϋπολ.) του Δήμου Φιλίππων, με προϋπολογισμό 
κατά τη μελέτη της υπηρεσίας: 59.322,03 ευρώ, χωρίς το 
Φ.Π.Α. και την αναθεώρηση καιποσού: 70.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. και αναθεώρηση. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις: ΕΠΤΑ με υφι¬ 
στάμενη πίστωση στα: 55.524,29 ευρώ για το έτος 2003. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου διέπεται από 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85 του Π.Δ. 
171/87 και του Ν. 2940/01, όπως τροποποιήθηκαν, συ¬ 
μπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
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Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου διέπεται από 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85 του Π.Δ. 
171/87 και του Ν. 2940/01, όπως τροποποιήθηκαν, συ¬ 
μπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Φιλίπ¬ 
πων στις Κρηνίδες και στο Δημαρχείο την 2.7.2003 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων, γραμμένες στα ΜΕΕΠ τάξης: Α1 και άνω για έργα: 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΑ και σύμφωνα με τις πα- 
ραγρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 εργοληπτικές 
επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και 
έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό δύοτοις εκατό (2%) επί του ποσού του προϋπολο¬ 
γισμού του έργου, ήτοι στο ποσό: 1.186,44 ευρώ και θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Φιλίππων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τα 
τεύχη της υπ’ αριθμ. 40/2003 Μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Καβά¬ 
λας και να προμηθευτούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς 
απόταγραφείατης υπηρεσίας ΤΥΔΚ Ν. Καβάλας, στιςερ- 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Καβάλα, 10 Ιουνίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΤΑΪΔΗΣ 

-♦- 

(36) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 7813 

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος Χρυσούπολης προσκα- 
λεί τους ενδιαφερομένους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Π.Δ. 609/85, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου «Κατασκευή Υπαίθριου Θεάτρου Ζαρκαδιάς». 

Προϋπολογισμός: 584.000,00 (χωρίς αναθεωρήσεις και 
Φ.Π.Α.). 

Χρηματοδότηση: ΕΠΤΑ 264.600,00 € και ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 424.520,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Χρυ¬ 
σούπολης στις 2 Ιουλίου 2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τά¬ 
ξης 1Τ και άνω για έργα ΗΛΜ τάξης Α2 και άνω. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% (11.680 €) και η σχετική εγ¬ 
γυητική θα απευθύνεται προς το Δήμο Χρυσούπολης. 

Ενημέρωση από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή την 
Τ.Υ.Δ.Κ. και προμήθεια θεωρημένου εντύπου προσφοράς 
απότηΤ.Υ.Δ.Κ. 

Χρυσούπολη, 9 Ιουνίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΛΦΑΣ 


(37) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 725 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τριπύλαςτου Νομού Μεσ¬ 
σηνίας, διακηρύσσει ότι διενεργείται ανοικτός μειοδοτι¬ 
κός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και με το 
σύστημα εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό 
(%), όπως αναφέρεται στο άρθρο 6του Π.Δ. 609/1985, για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΔΙΑΚΟ ΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γ ραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. της 
Περιφερειακής Διευθύνσεως Μεσσηνίας, την 9.7.2003, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 (ώρα ενάρξεως καταθέσε- 
ως προσφορών 10,30'καιλήξεως 11.00" ενώπιον της αρ¬ 
μοδίας Επιτροπής της Κοινότητας). 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
166.533,40 Ευρώ από τα οποία τα 141.130,00 είναι η αξία 
των εργασιών, οι απρόβλεπτες δαπάνες, τα απολογιστικά 
και η αναθεώρηση και 25.403,04 Ευρώ ο Φ.Π.Α. 18%. 

Η εγκεκριμένη πίστωση για την κατασκευή του έργου 
ανέρχεται εις το ποσό των 117.388,11 Ευρώ και για το 
τρέχον έτος η αντίστοιχη πίστωση ανέρχεται εις το ποσό 
των 117.388,11 Ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π.Τ.Α. 

Η Προθεσμίαπεραιώσεωςτου έργου είναιτέσσερες (4) 
μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής: (2% του δη μοπρ ατού μενού πο¬ 
σού, εκτός Φ.Π.Α.) 2.822,00 Ευρώ. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα μετις διατάξειςτου Ν. 
1418/1984, όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ.609/1985, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.2229/1994, του Π.Δ.171/1987, 
του Ν. 2576/1998 και του Π.Δ. 2940/2001. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρή¬ 
σεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, γραμ¬ 
μένες στα ΜΕΕΠ, στην Β'Τάξη, για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η εμπρόθεσμη κατάθεση των προσφορών στο όνομα 
του διαγωνιζομένου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της δη μοπρασίας στα γραφεία της Τ. Υ.Δ. Κ. της Πε¬ 
ριφερειακής Διευθύνσεως Μεσσηνίας και στα Γ ραφεία 
της Κοινότητας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέ¬ 
χρι και την 8η Ιουλίου 2003. 

Σελλά, 9 Ιουνίου 2003 
Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(38) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 3814 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Κύρρου Ν. Πέλλας γνωστοποι¬ 
εί ότι στις 25.6.2003 ημέρα Τετάρτη και στο Δημοτικό κα¬ 
τάστημα θα γίνει δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά ΔΔ Αξού» προϋ¬ 
πολογισμού δημοπρατουμένων εργασιών 59.350 ευρώ. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου. 
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Το έργο αφορά την διευθέτηση καναλιού (σκυροδετή¬ 
σεις) 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 11 π. μ. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που εί¬ 
ναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ ΑΙ'τάξης για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Κατά τη δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών 
τους, την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό ενημερό¬ 
τητας για χρέη στο δημόσιο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1187 ευρώ και θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Κύρρου. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε 2 μήνες. 

Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΑ. 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από το Δήμο Κύρρου Ν. Πέλλας καιτηΤΥΔΚΝ. Πέλ¬ 
λας (τηλ.2381-023484). 

Μυλότοπος, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ 
-Φ- 

(39) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 
Τ.Υ.Δ.Κ. 

Αριθ. Πρωτ. 2605 

Ο Δήμαρχος Οιχαλίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επι- 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγ¬ 
χο ομαλότητας, σύμφωναμετιςδιατάξειςτου Ν. 1418/84 
και του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 
2229/95, το Π.Δ. 286/94, το Ν. 2372/96, το Π.Δ. 402/96, το 
Π.Δ. 210/97, το Ν. 2576/98τις αποφάσεις Δ17α/08/16/ΦΝ 
402/10.2.1998 και Δ17α/10/85/ΦΝ 402/98 το Ν. 2741/99, 
το Π.Δ. 218/99 και τις αποφάσεις Δ1/α/07/37/Φ.Ν. 
402/2000/ΦΕΚ 887β, 433/19.9.2000 (ΦΕΚ 1176β) και ΔΕ- 
ΕΠΠ ΟΙΚ 502/2000 (ΦΕΚ 1265β), το Π.Δ. 334/2000, το Ν. 
2940/2001 και το Π.Δ. 171/87, η ανάδειξη αναδόχου ερ¬ 
γολήπτη κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ 
ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ 
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΥΦΕΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΘΕΣΗ ΛΑΝΑΡΙ) ΕΩΣ 
ΚΑΛΟΓΡΙΑ» δαπάνης εργασιών 288.135,39 ΕΥΡΩ και δα¬ 
πάνης Φ.Π.Α. 51.864,41 ΕΥΡΩ, το έργο χρηματοδοτείται 
κατά 75% από την Ε.Ε. και κατά 23% από εθνικούς πό¬ 
ρους, από το Γ Κ.Π.Σ. / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας, μέσω του 
Π.Δ.Ε. / Σ.Α.Ε.Π. 0063 Θεσσαλίας. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 2.7.2003 του μήνα Ιουλίου 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ράς) στα Γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της αποφάσεως Δ17α/10/ 
85/ΦΝ 402/98 και της εγκυκλίου 16/Δ 17α/05/35/ΦΝ 
402/99/ ΥΠΕΧΩΔΕ 

α. Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία με αντίστοι¬ 
χους συντελεστές: 

α- ΟΔΟΠΟΙΙΑ III, ρ= 0.90-0,0005 μ. 

β. Για την προσέγγιση των μεγεθών της διαδικασίας 
αναδείξεως του μειοδότη θα επιλεγεί η ρύθμιση της προ¬ 
σέγγισης «εκατοστού». 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ. 

1. Β' τάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, εφόσον οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις έχουν επανακριθεί και κατα- 
ταγεί στις προβλεπόμενες από το Ν. 2940/2001 κατηγο¬ 
ρίες και σύμφωνα μετις διατάξεις του Νόμου αυτού. 

Γίνονται δεκτές και Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 42 
του προαναφερόμενου νόμου. 

- Α2 τάξεως για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

2. Γ τάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, εφόσον για 
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία επανακρίσεως των σύμφωνα με τις διατάξεις 
του προαναφερομένου νόμου και όπως τα πτυχία των επι¬ 
χειρήσεων αυτών ισχύουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
αυτών καθώς και αναβαθμισμένες κοινοπραξίες Β' τάξε¬ 
ως για έργα οδοποιίας. 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του ανα¬ 
δόχου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή, 
αλλά αυτή περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές του τιμο¬ 
λογίου της μελέτης, περιλαμβάνονται και η σύνταξη του 
φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και του Σχεδίου 
Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και η εφαρμογή των σχετι¬ 
κών διατάξεων σύμφωνα μετις σχετικές αποφάσεις. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν 

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ (5.763,00) 
ΕΥΡΩ η οποία θα απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ. 

Β. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέ¬ 
λεστων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε. Τα αναφερόμενα στη Λεπτομερή Διακήρυξη Δημο¬ 
πρασίας στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ΔΗΜΟ ΟΙ- 
ΧΑΛΙΑΣ. 

Ταχ. Δ/νση: Μουσών 3, 42300 - Οιχαλία, Αριθμοί Τηλε¬ 
φώνου: 24330 33012,Τηλεομοιοτοπία (ΡΑΧ): 24330 
32859, Ηλεκτρ/κή δ/νση (Θ-πιαίΙ). 

Οιχαλία, 10 Ιουνίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΚΟΣ 

-Φ- 

(40) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. 

Αριθ. Πρωτ. 1670 

1. Ο Δήμαρχος Βαλτετσίου διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία, με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκ¬ 
πτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας (άρθρο 
6 Π.Δ. 609/85), η κατασκευή του έργου: «Αποπεράτωση 
κτιρίου Δημαρχείου», σύμφωνα με το Ν. 1418/84 όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, το Ν. 2576/98, και των 
εκτελεστικών τους Π.Δ. και Υπουργικών Αποφάσεων. 

2. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία 
του Ν. 2576/98 και της Υπ. Απόφασης Δ17α/10/65/ 
ΦΚ/402/98 του ΥΠΕΧΩΔΕ στην οποία ορίζεται (άρθρο 1) 
η κατηγορία δ Οικοδομικά, στην οποία εντάσσεται το δη- 
μοπρατούμενο έργο. 
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3. Προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαμβανομένου 
τουΦΠΑ) 70.000,00 € 

4. Δημοπρατούμενες εργασίες 57.700,00 € 

5. Εγκεκριμένη πίστωση τρέχοντος έτους 50.000,00 € 

6. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Βαλ¬ 
τετσίου, ΑΣΕΑ 22027, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
την 2α του μήνα Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη του έτους 2003. 

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφοράς η 10.00 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφοράς η 11.00 π.μ. 

7. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Α1 τάξεως 

και άνω για έργα Οικοδομικά και Α1 τάξεως και άνω για 
έργα Ηλεκτρομηχανολογικά, που πληρούν τις προϋποθέ¬ 
σεις του άρθρου 3 της απόφασης ΑΔ2α/01/Φ.Ν, 
294/18.3.85 (ΦΕΚ 170Β). 

8. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν: 

α) Εγγύηση συμμετοχής 1154€ (2%) εγγυητική επιστο¬ 
λή αναγνωρισμένης Τράπεζας Τ.Π. και Δ. ή ΤΣΜΕΔΕ. 

β) Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέ¬ 
λεστων τμημάτων των Εργολαβιών σύμφωνα με την 
ΕΔ2Λ/Β27/Φ.Ν.294/18.3.85 απόφαση Υπουργείου Δημο¬ 
σίων Έργων. 

γ) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για όλα τα 
μηχανήματα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην 
οποία να αναγράφεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
προσκομίσει στην επίβλεψη αντίγραφο βεβαίωσης κατα¬ 
βολής τελών χρήσης Μ.Ε. για κάθε μηχάνημα που θα χρη¬ 
σιμοποιήσει (Αρ.Πρωτ. Δ' ΕΞ 4022/7.5.91 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε). 

9. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Βαλτετσίου στο όνο¬ 
μα του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

10. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία 
της Τ.Υ.Δ. του Δήμου Βαλτετσίου Αρκαδίας τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ασέα, 9 Ιουνίου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(41) 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. 

ΔΗΜΟΣΦΕΡΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 5148 
Αριθ. Μελ.: 168/2003 

Ο Δήμαρχος Φερών προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία 
με το σύστημα «Προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών (άρθρο 7, Π.Δ. 609/85)» σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξειςτου Ν. 1418/84 «ΠερίΔημοσίων'Ερ- 
γων και ρυθμίσεων θεμάτων» όπως αυτό τροποποιήθηκε 
μετοΝ.2229/94καιτηΔ17α/05/62/Φ.Ν. 380/35/14.9.1994 
εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ και των εκτελεστικών του Π.Δ. 
472/85, Π.Δ. 23/93, Π.Δ. 609/85 ως αυτό τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. 286/94 καθώς και τις διατάξειςτου Π.Δ. 171/87, 
Ν. 2576/98 σχετικά με τη βελτίωση των διαδικασιών για 
την ανάθεση της κατασκευής των Δημοσίων Έργων, του 
Ν. 2940/2001, Π.Δ. 28/80 και 76/85 σε ότι αφορά τα απο- 
φαινόμενα όργανα για την επιλογή εργοληπτικής επιχεί¬ 
ρησης για την κατασκευή του έργου: Ασφαλτοστρώσεις. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται 
είναι 165.254,24 € σε βάρος των πιστώσεων ΣΑΤΑ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 2 του μήνα Ιουλίου του 


έτους 2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ μπροστά 
στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Δεκτές για υποβολή προσφοράς γίνονται εργοληπτικές 
επιχειρήσεις και Κ/Ξ επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων εγ¬ 
γεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 1ης και 2ης τάξης για έργα 
Οδοποιίας και Α1 Α2 και 1ης τάξης για έργα Οικοδομικά 
καθώς και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων ΔΈ. 
που κατατάχθηκαν αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες καιτάξειςτου ΜΕΕΠ με το Ν. 1418/84 (άρθρο 16παρ. 
9) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της 
παρούσας καθώς και εμπειροτέχνες πτυχίων αντίστοιχης 
δυναμικότητας εγγεγραμμένοι στα νομαχιακά Μητρώα. 

Η κατηγορία που καθορίζει το συντελεστή (ρ) του Ν. 
2576/98 είναι Οδοποιίας. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι τέσσερις 
(4) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.306 € 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το ΔΗ ΜΟ ΦΕ¬ 
ΡΩΝ 0555 0 88176 - 88181 Γεωργαντά Ευάγγελο και από 
την Τ.Υ.Δ.Κ. 0551 0 88959 Μαρτίνη Δημοσθένη. 

Τεύχη δημοπράτησης και θεωρημένο έντυπο προσφο¬ 
ράς διατίθενται από το Δήμο Φερών και από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Ν. Έβρου. 

Φέρες, 10 Ιουνίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(42) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Αριθ. Μελ. 91/2003 

1) Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία, με προσφορά επί 
μέρους ποσοστών εκπτώσεων , σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό, στις ομάδες εργασιών της μελέτης και ΑΝΑ¬ 
ΓΡΑΦΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕ¬ 
ΩΝ καθώς και ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
ΓΚΙΣΟΥ κάθε ομάδας σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/85 για την εκτέλεση του έργου: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜ¬ 
ΒΡΙΩΝ Δ.Δ. ΒΑΘΕ - ΟΣ με δημοπρατούμενον προϋπολο¬ 
γισμό = 161.016,97 ή 54.866.533 δρχ. (χωρίς το Φ.Π.Α.) 
(Αρνητικές εκπτώσεις δεν γίνονται δεκτές, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ). Η συμπλήρωση του προσφορών στη 
Δημοπρασία, θαδιέπεται απαραίτητα απάτην αριθ. πρωτ. 
Δ17α/9/5/φ.ν. 402/28.2.2001 Υ.Α. καθώς και τον 
Ν.2940/6.8.2001 και την αρ. πρ. Δ17α/03/45/Φ.Ν. 
430/30.8.2001 Υ.Α. -εγκύκλ. 22 του ΠΕΧΩΔΕ. 

(-Η υπάρχουσα πίστωση είναι = 190.000,00ευρώτοπο- 
σό του Φ.Π.Α. είναι 28.983 ευρώ. 

- Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου είναι= 
190.000,00). (Η πιθανή αναθεώρηση, δεν περιλαμβάνεται 
στον προϋπολογισμό του έρογυ, εντός αν ειδικά αναγρά¬ 
φεται) . 

2) Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 9 του μήνα Ιουλίου του 
έτους 2003, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου Αυ- 
λίδας, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 
11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

• ΆνηΔ/σία αποβεί άκαρπη, για οποιονδήποτελόγο, θα 
επαναληφθεί στις 16.7.2003 ίδια μέρα και ώρα. 

3) Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς, εργοληπτικές επιχειρήσεις, γραμμένες στα ΜΕ- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΕΠ για έργα ΤΑΞΗΣ Β ώς Δ Νομού Β ώς Γ’ Πανελλήνια, 
Κατηγορίας Οδοποιίας - Υδραυλικών. 

• Για τον Μ.Τ.: Το ρ των υπολ/σμών εκ των/της: Υδραυ¬ 
λικών. 

Δεκαδικά υπολογισμού ποσοστών εκπτώσεων 2. Δεκα¬ 
δικά γινομένων για ομαλότητα Ο. 

• Επίσης, γίνονται δεκτές επιχειρήσεις, από 2 ΟΜΟ¬ 
ΡΟΥΣ Νομούς, μετά εξής κατώτερα όρια, (των ανωτέρων 
ορίων ισχυόντων Πανελλήνια): Ευρώ Για Α-Β-Γαπό 0. Για 
Δ1 από 8.8041. Για Α=από 117388. Για Ε -=293.470. Για 
ΣΤ=586.941. Για2=από 1.320.616. ΓιαΗ = από3521643ή 
γενικά, όπως οι σχετικοί Νόμοι, κλπ. ορίζουν. 

• Επίσης γίνονται δεκτές Η/ΞΠολ. Μηχ.,λαμβανομένων 
υπόψη των εξής ανωτέρω ορίων: Για Κ/Ξ Πτυχ. Ευρώ 
2Α=102715, 2β=322817, 2Γ=733676, 2Δ1 = 1247249, 2Δ 
= 1834189, 2Ε=3668379, κ.λπ. ή γενικά, όπως σχετικοί 
Νόμοι, κλπ. ορίζουν. 

4) Η εγγύηση, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, κα¬ 
θορίζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατούμενον προϋ¬ 
πολογισμό, δηλαδή στο ποσό των 3.220,34 ευρώ και πρέ¬ 
πει να απευθύνεται προς τον Ο.Τ.Α. Αυλίδας και να βεβαι¬ 
ώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητική επι¬ 
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συ- 
νταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το Δημό¬ 
σιο. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, δεν επιτρέπεται να 
έχουν προθεσμία ισχύος, μικρότερη από 90 (ενενήντα ) 
ημέρες. 

5) Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, θα 
συμληρώνονται μόνο επί του εντύπου που χορηγεί η Υπη¬ 
ρεσία (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή ο Ο.Τ.Α. Αυλίδας. 

6) Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Εύ¬ 
βοιας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στα γρα¬ 
φεία του Ο.Τ.Α. Αυλίδας. 

Αυλίδα, 4 Ιουνίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ 

-♦- 

(43) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 2226 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών 
«με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών» 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές του τιμο¬ 
λογίου της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/85, η εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτη¬ 
ση σφαγειοτεχνικού εξοπλισμού» Δήμου Αμφιλοχίας με 
δημοπρατούμενο ποσόν 296.591,56 € και με συνολικό 
προϋπολογισμό (μεΦ.Π.Α. καιπροβλεπόμενη αναθεώρη¬ 
ση) 353.000,00 € από πιστώσεις Τ.Π.Δ. (δάνειο), σύμφω¬ 
νά με τις διατάξεις των νόμων 1418/84, 2576/98 και 
2294/94 και 2940/01 και των Π.Δ. 609/85, 472/85, 171/87, 
286/94 και 218/99 όπως αυτές ισχύουν και με βάση τους 
όρους της διακήρυξης της 22/2003 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. 
Αιτωλ/νίας. 


Η δημοπρασία θα ενεργηΟεί στα Γ ραφεία του Δήμου 
Αμφιλοχίας την 2 Ιουλίου 2003. ημέρα Τετάρτη και ώρα 
ΙΙ.ΟΟ’ π. μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής, 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
Α 2 τάξης και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία «ρ» Ηλεκτρομηχα- 
νολογικά (Ν. 2576/98). 

Προθεσμία περαιώσεως τρεις (3) μήνες, εγγύηση συμ¬ 
μετοχής 5.932,00 €, (δηλαδή 2% επί του δημοπρατούμε- 
νου ποσού) που βα απευθύνεται στο Δήμο Αμφιλοχίας. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου- 
Αμφιλοχίας τηλ. 2642029307, ΡΑΧ 2642029314) και της 
ΤΥΛΚ Ν. Αιτωλ/νίας (Κύπρου & Λεβίδου, Μεσολόγγι τηλ. 
2631055423, ΡΑΧ 2631055425) κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Έντυπα προϋπολογισμών προσφοράς θα χορηγούνται 
από την ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας, στους ενδιαφερομένους μέ¬ 
χρι και την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της δημο¬ 
πρασίας. 

Αμφιλοχία, 10 Ιουνίου 2003 
Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ 
-♦- 

(44) 

ΠΕ.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθ. Διακ. 173 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια Υλικών Οστεοσύνθεσης για τις ανάγκες 
του Νοσοκομείου 

Προϋπολογισμού: 152.833,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 
5/8/2003 ημέρα ΤΡΙΤΗ μέχρι τις 14.00" μ.μ. στη Γραμμα¬ 
τεία του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 6/8/2003 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00π.μ. στην αίθουσα διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την30/5/2003 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
17/6/2003 έως 5/8/2003 στο Γ ραφείο Προμηθειών στα τη¬ 
λέφωνα 2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 

-♦- 

(45) 

ΠΕ.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθ. Διακ. 165 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
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διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατα- 
κύρωσηςτηνσυμφερότερη προσφορά για τηνπρομήθεια 

Αντιδραστηρίων Αιματολογικού με συνοδό εξοπλισμό 
για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 

Προϋπολογισμού: 363.525,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 
26/8/2003 ημέρα ΤΡΙΤΗ μέχρι τις 14.00’ μ.μ. στη Γραμμα¬ 
τεία του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 
27/8/2003 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09.00 π.μ. στην αί¬ 
θουσα διενέργειας Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 30/5/2003. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
17/6/2003 έως 26/8/2003 στο Γραφείο Προμηθειών στα 
τηλέφωνα 2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 
-♦- 

(46) 

ΠΕ.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθ. Διακ. 167 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας χωρίς συνο¬ 
δό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Προϋπολογισμού: 65.666,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΟΠΑ 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 
1/9/2003 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι τις 14.00’ μ.μ. στη Γραμ- 
ματείατου Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 2/9/2003 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα διενέργειας 
Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 30/5/2003 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
17/6/2003 έως 1 /9/2003 στο Γ ραφείο Προμηθειών στα τη¬ 
λέφωνα 2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 
-♦- 

(47) 

ΠΕ.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθ. Διακ. 166 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια Αντιδραστηρίων Μονάδας Μεσογειακής 


Αναιμίας χωρίς συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου. 

Προϋπολογισμού: 122.682,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 5/9/2003 
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ μέχρι τις 14.00’ μ.μ. στη Γραμματεία 
του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 8/9/2003 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε. Ε. Ε. Κτην 30/5/2003 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
17/6/2003 έως 5/9/2003 στο Γ ραφείο Π ρομηθειών στα τη¬ 
λέφωνα 2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 
-♦- 

(48) 

ΠΕ.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθ. Διακ. 168 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού χωρίς 
συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Προϋπολογισμού: 272.937.00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 
4/9/2003 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ μέχρι τις 14.00’μ.μ. στη Γραμ¬ 
ματεία του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 5/9/2003 
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.00π.μ- στην αίθουσα διε¬ 
νέργειας Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε Κ. την 30/5/2003 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
17.6.2003 έως 4/9/2003 στο Γραφείο Προμηθειών στα τη¬ 
λέφωνα 2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 
-♦- 

(49) 

ΠΕ.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθ. Διακ. 172 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια Λατταροσκοττικών εργαλείων, για τις ανά¬ 
γκες του Νοσοκομείου. 

Προϋπολογισμού: 1.268.066,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του ΦΠΑ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 
1/8/2003 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ μέχρι τις 14.00’ μ.μ. στη 
Γραμματεία του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 4/82003 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00π.μ. στην αίθουσα διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 30/5/2003. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
17/6/2003 έως 1/8/2003 στο Γραφείο Προμηθειών στα τη¬ 
λέφωνα 2721046126-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 

-♦- 

(50) 

Πε.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθ. Διακ. 169 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια Φίλτρων Εργαστηριακών, για τις ανάγκες 
του Νοσοκομείου 

Προϋπολογισμού: 255.358,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 

31.7.2003 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ μέχρι τις 14.00'μ.μ. στη Γραμ¬ 
ματεία του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 1.8.2003 
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα διε¬ 
νέργειας Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε. Ε. Ε. Κ. την 30.5.2003. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 

17.6.2003 έως 31.7.2003 στο Γραφείο Προμηθειών στα 
τηλέφωνα 2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 
-♦- 

(51) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθ. Πρωτ. ΤΔ5377 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοί¬ 
κησης Λέσβου εκθέτει σε ανοιχτή δημοπρασία την ανά¬ 
δειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΣ», προϋπολο¬ 
γισμού εκατό είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίωντριών Ευρώ 
και πενήντα τέσσερα λεπτών (128.203,54 €) χωρίς την δα¬ 


πάνη για αναθεώρηση τιμών καιτονΦ.Π.Α. και 146.000,00 
Ευρώ με τη δαπάνη για αναθεώρηση τιμών και τον Φ. Π. Α., 

2. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί: 

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 «Δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτός τρο¬ 
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (σε συνδυασμό με 
άλλους σχετικούς Νόμους) κατά την σύμφωνα με την 
υπάρχουσα Νομοθεσία και Νομολογία κρίσιμη ημερομη¬ 
νία ισχύος ορισμένου νομικού καθεστώτος του παρόντος 
διαγωνισμού (Ν. 2052/1992, Ν. 2229/1994, Ν. 2308/1995, 
Ν. 2338/1995, Ν. 2372/1996, Ν. 2576/1998 Ν. 2741/1999, 
Ν. 2940/2001 κ.λπ.), των Προεδρικών Διαταγμάτων και 
των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
των ανωτέρω Νόμων, ειδικά δε του Π.Δ. 609/1985 όπως 
(τροποποιημένο και συμπληρωμένο) ισχύει κατά την υπό¬ 
ψη κρίσιμη ημερομηνία, επιλεγομένου του συστήματος 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το εδάφιο 
4α του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 6του Π.Δ. 609/1985. 

β) Τις λοιπές διατάξεις και όλους τους όρους του Τεύ¬ 
χους Διακήρυξης Δημοπρασίας που εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 185/2003 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής 
της Ν.Α. Λέσβου. 

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μ-Ε.ΕΠ του 
Υ.ΠΕ.Χ'Ω.Δ.Ε. για έργα 

Οδοποιίας, σης εξής τάξεις (όπως οι τάξεις αυτές κα¬ 
θορίζονται με τον Ν. 2940/2001): 

1) Α2 ή 1ης τάξης 

2) 2ης τάξης, εφόσον έχουν ως έδρα τους το Νομό Λέ¬ 
σβου η εφόσον έχουν δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία 
του Μ.Ε.Ε.Π., ως δεύτερο Νομό τον Νομό Λέσβου κατά 
την παρ. 41 του άρθρου 16τουΝ. 1418/1984 (όπωςτο άρ¬ 
θρο αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του Ν. 
2940/2001). 

3) Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων Α1 τάξης. 

β. Προερχόμενες από Κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από Κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου (Π.Ο.Ε.) ή Κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρω¬ 
παϊκή Ένωση, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους του 
Κράτους προέλευσής τους σε τάξεις αντίστοιχες με τις 
αναφερόμενες στην ανωτέρω περίπτωση α και με δυνα¬ 
τότητα εκτέλεσης έργων παρόμοιων ποιοτικά και ποσοτι¬ 
κά με το δημοπρατούμενο έργο. 

γ. Προερχόμενες από Κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από Κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου (Π.Ο.Ε.) ή από Κράτη που έχουν υπογράψει και κυ¬ 
ρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία δεντηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, 
εφόσον πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋ¬ 
ποθέσεις των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της ανωτέρω 
περίπτωσης α και έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια ποιοτι¬ 
κά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο έργο. 
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4. Η εγγύηση συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία, 
που παρέχεται κατά Νόμο, ορίζεται σε δυο χιλιάδες πε¬ 
ντακόσια ογδόντατέσσερα Ευρώ και επτά λεπτά (2.584,07 
€), και πρέπει να απευθύνεται στην Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιώντης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου. 

δ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16.7.2003 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11,00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) 
στα γραφεία της ΔΤ.Υ. Ν.Α. Λέσβου. 

6. Τα Τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με 
τηνΤ.Δ. 4812/23.5.2003 Απόφαση του Προϊσταμένου της 
Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Λέσβου. 

7. Η Δημοπράτηση του έργου εγκρίθηκε με την 
185/2003 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν-Α, 
Λέσβου, η οποία θεωρείται εκτελεστέα σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994. 

8. Οι Οικονομικές Προσφορές των διαγωνιζομένων θα 
συνταχθούν σε ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς 
που χορηγείται (αντί 3 Ευρώ) από την Διεύθυνση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών της Ν.Α. Λέσβου (Ελευθερίου Βενιζέλου 
35 - Μυτιλήνη, τηλ. 2251 047450, 47452) απάτην οποία οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν και άλλα στοιχεία και 
πληροφορίες για το έργο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

9. Διευκρινίζεται ότι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) βαρύνει τον Κύριο του έργου. 

10. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και στον Ελληνι¬ 
κό Τύπο, σύμφωνα με τις σχετικά ισχύουσες διατάξεις. Τα 
έξοδα δημοσίευσης (τόσο αρχικά, όσο και σε περίπτωση 
τυχόν επαναληπτικών Δημοπρασιών) στον Ελληνικό Τύπο 
θα βαρύνουν την Ανάδοχο του έργου και θα εξοφληθούν 
απ’ ευθείας από αυτήν πριν την πληρωμή του 1 συ λογα¬ 
ριασμού. 

Μυτιλήνη 9 Ιουνίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 

-♦- 

(52) 

Πε.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθ. Διακ. 171 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια α. Φυσίγγων Διττανθρακικών, β. Συστημά¬ 
των Βιοδιήθησης, γ. Σάκων Βιοδιήθησης με διττανθρακι- 
κό διάλυμα, δ. Διαλυμάτων αιμοκάθαρσης, για τις ανά¬ 
γκες του Νοσοκομείου. 

Προϋπολογισμού: 344.445,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 

25.7.2003 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ μέχρι τις 14.00' μ.μ. στη 
Γραμματεία του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 28.7.2003 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00 π.μ., στην αίθουσα διε¬ 
νέργειας Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 30.5.2003. 


Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 

17.6.2003 έως 25.7.2003 στο Γραφείο Προμηθειών στα 
τηλέφωνα 2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 
-♦- 

(53) 

Πε.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθ. Διακ. 163 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό 
εξοπλισμό για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Προϋπολογισμού: 419.846,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 

19.8.2003 ημέρα ΤΡΙΤΗ μέχρι τις 14.00' μ.μ. στη Γραμμα¬ 
τεία του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την20.8.2003 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 30.5.2003. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 

17.6.2003 έως 1.9.2003 στο Γ ραφείο Προμηθειών στα τη¬ 
λέφωνα 2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 
-♦- 

(54) 

Πε.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθ. Διακ. 164 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια Αντιδραστηρίων Μονάδας Μεσογειακής 
Αναιμίας με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Νοσο¬ 
κομείου. 

Προϋπολογισμού: 45.806,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ. 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 

27.8.2003 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ μέχριτις 14.00" μ.μ. στη Γραμ¬ 
ματεία του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 28.8.2003 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κτην 30.5.2003. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 




2814 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


17.6.2003 έως 27.8.2003 στο Γραφείο Προμηθειών στα 
τηλέφωνα 2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 
-Φ- 

(55) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι σπς 18.6.2003 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 11.15 - 11.30 π.μ. ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμ- 
ματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός για την προμήθεια ασψαλτομιγματος Α265/Δ προϋ¬ 
πολογισμού 11.520 (έντεκα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι) € 
πλέον ΦΠΑ 18%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 346 € 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματί¬ 
ου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Η προθεσμία περαιώσεως της προμήθειας ορίζεται σε 
πέντε (5) μήνες. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές ή κατασκευαστές του είδους, οι οποίοι πρέπει 
απαραίτητα να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Επιμελητήριο ή την επαγγελματική οργάνωση και να συ- 
μπληρώσουντις προσφορές τους στα ειδικά έντυπα προ¬ 
σφοράς, τα οποία και μόνο θα γίνουν δεκτά από την Δη¬ 
μαρχιακή Επιτροπή, με ποινή αποκλεισμού. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Οδοποιίας του Δήμου, Χαλκοκονδύλη 33, τηλ. 
2105241098 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2003 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-Φ- 

(56) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 18.6.2003 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 11.15 - 11.30 π.μ. ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων Γ ενική Γ ραμ- 
ματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός για τη μίσθωση χώρων προσωρινής φύλαξης των 
αδέσποτων ζώων προϋπολογισμού 11.200 (έντεκα χιλιά¬ 
δες διακόσια) € πλέον Φ ΠΑ 18%. 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητι¬ 
κή επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
γραμμάτιο του Τ.Π.Κ.Δ. για ποσόν που θα είναι ίσο με το 
5%του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγ- 
γελματίες ή εταιρείες που να ασχολούνται με τη μίσθωση 
χώρων προσωρινής φύλαξης ζώων, αρκεί να προσκομί- 
σουντα στο άρθρο 6των όρων διακήρυξης αναφερόμενα 
δικαιολογητικά. 


Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου, Σοφοκλέους 
70, τηλ. 2105242520 ΕΑΧ 2105244562 κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0/44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2003 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
-Φ- 

(57) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 2.7.2003 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτρο¬ 
πής του Δήμου Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμματεία, Λιοσίων 22, 
4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επιτροπής, θα διεξα¬ 
χθεί δημόσιος μειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός 
για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου 
«Συντήρηση του καταστρώματος των οδών με διάστρωση 
ασφαλτικού τάπητα στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα» προϋ¬ 
πολογισμού 462.463,98 (τετρακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες 
τετρακόσια εξήντα τρία και ενενήντα οκτώ) €. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμός πρέπει να κατατεθεί 
από κάθε συμμετέχοντα εγγυητική επιστολή ποσού 
9.249,28 (δηλ. ποσοστό 2% στη δαπάνη που προϋπολογί¬ 
ζεται γιο το έργο που δημοπρατείται) που να έχει εκδοθεί 
από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ΤΣΜΕ¬ 
ΔΕ κ.λπ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
Π.Δ. 609/85 εκτελεστικό του Ν. 1418/84. 

Η προθεσμία εκτελέσεως του έργου ορίζεται σε τέσσε¬ 
ρις (4) ημερολογιακούς μήνες. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο τάξης 
1ης, 2ης, 3ης για έργα Οδοποιίας, όπως και κάτοχοι πα¬ 
λαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ. Ε. που κατατάσσονται αυ¬ 
τοδίκαια στην παραπάνω κατηγορία και τάξη του ΜΕΕΠ, 
σύμφωνα μετηνπαρ. 9του άρθρου 16του Ν. 1418/84 και 
σύμφωνα με την Δ17α/03/74/Φ.Ν. 312/16.12.94 απόδρα¬ 
ση Αναπληρωτού Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και σύμφωνα με 
προβλεπόμενα από το άρθρο 4 παρ. 14 Ν. 2229/94 που 
συμπληρώνει την παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84, 
όπως ισχύουν μετά το Ν. 2940/2001, αρκεί να υποβάλ- 
λουντα στο άρθρο 5 των όρων διακήρυξης αναφερόμενα 
δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Οδοποιίας του Δήμου, Χαλκοκονδύλη 33, τηλ. 
2105249987 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2003 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
-Φ- 

(58) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 2.7.2003 ημέ- 
ραΤετάρτη και ώρα 11 π.μ. ενώπιοντης Δημαρχιακής Επι- 
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τροπήςτου Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 
22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επιτροπής, θα 
διεξαχθεί δημόσια δημοπρασία για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου «Συντήρηση και μερική Ανακατασκευή Βιομηχανικού 
Διατηρητέου Συγκροτήματος ΓΚΑΖΙ (Τμήμα ^«προϋπο¬ 
λογισμού 1.247.160 (ένα εκατομμύριο διακόσιες σαρά¬ 
ντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα) € συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του ΦΠΑ 18%. 

Πα τη συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να κατατεθεί 
εγγυητική επιστολή ποσού 21.139 € δηλ. 2% της προϋπο- 
λογιζόμενης δαπάνης του έργου, που θα είναι γραμμένη 
στην ελληνική γλώσσα και θα είναι σύμφωνη με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 23 και 27 παρ. 6 του Π.Δ. 609/85 και τα 
σχετικά υποδείγματα του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις Δημοσίων Έργων ή κοινοπραξίες, εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠγιαέργα κατηγορίας 1ης τάξης και άνω για έρ¬ 
γα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 1ης τάξης και άνω για έργα ΗΛΕ¬ 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΑ εφόσον διαθέτουν τις προϋποθέ¬ 
σεις του άρθρου της απόφασης ΕΔ2α/01/217/10.3.1985 
(ΦΕΚ170 Β') και πληρούν επί ποινή αποκλεισμού πρόσθε¬ 
τες ειδικές απαιτήσεις δεδομένου ότι οι εργασίες αφο¬ 
ρούν επεμβάσεις σε διατηρητέα κτίρια και προϋποθέτουν 
ειδική εμπειρία και τεχνογνωσία, αρκεί να προσκομίσουν 
τα στο άρθρο 5 των όρων διακήρυξης αναφερόμενα δι- 
καιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Αρχιτεκτονικού του Δήμου, Λιοσίων 22, 5ος όροφος, τηλ. 
2105241026 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2003 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
-♦- 

(59) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 18.6.2003 ηρέ- 
ρο Τετάρτη και ώρα 11.30 - 11.45 π.μ. ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμ¬ 
ματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός για την προμήθεια διαφόρων ειδών σιδήρου προϋ¬ 
πολογισμού 7.162 (επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο) € 
πλέον ΦΠΑ 18%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόντων 215 € 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματί¬ 
ου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Η προθεσμία περαιώσεως της προμήθειας ορίζεται σε 
πέντε (5) μήνες. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές ή κατασκευαστές του είδους, οι οποίοι πρέπει 
απαραίτητα να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Επιμελητήριο ή την Επαγγελματική Οργάνωση και να συ¬ 
μπληρώσουν τις προσφορές τους στα ειδικά έντυπο προ¬ 
σφοράς, τα οποία και μόνο θα γίνουν δεκτά από την Δη¬ 
μαρχιακή Επιτροπή, με ποινή αποκλεισμού. 


Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Οδοποιίας του Δήμου, Χαλκοκονδύλη 33, τηλ. 
2105241098 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0/44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2003 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
-♦- 

(60) 

Πε.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθ. Διακ. 174 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια Κεφαλών Ορθοπεδικών για τις ανάγκες 
του Νοσοκομείου. 

Προϋπολογισμού: 758.870,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 4.8.2003 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ μέχριτις 14.00' μ.μ. στη Γ ραμματεία του 
Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 5.8.2003 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα διενέργει¬ 
ας Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 30.5.2003. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 

17.6.2003 έως 4.8.2003 στο Γ ραφείο Προμηθειών στα τη¬ 
λέφωνα 2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 
-♦- 

(61) 

Πε.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθ. Διακ. 161 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατα- 
κύρωσηςτηνσυμφερότερη προσφορά γιατηνπρομήθεια 
Αντιδραστηρίων Βιοχημικού με συνοδό εξοπλισμό για τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Προϋπολογισμού: 659.034,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 

11.8.2003 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ μέχριτις 14.00'μ.μ. στη Γραμ¬ 
ματεία του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 12.8.2003 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα διενέργει¬ 
ας Διαγωνισμών. 
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Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 30.5.2003. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 

17.6.2003 έως 11.8.2003 στο Γραφείο Προμηθειών στα 
τηλέφωνα 2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 
-Φ- 

(62) 

Πε.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθ. Διάταξης 162 
Αριθ. Πρωτ. Δ 83239 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατα- 
κύρωσηςτηνσυμφερότερη προσφορά για τηνπρομήθεια 
Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού με συνοδό εξοπλισμό 
για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 

Προϋπολογισμού: 279.138,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 

14.8.2003 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ μέχρι τις 14.00 μ.μ. στη Γραμ¬ 
ματεία του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 
18/8/2003 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00 π.μ. στην αί¬ 
θουσα διενέργειας Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε. Ε.Ε. Κ. την 30.5.2003. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
17/6/2003 έως 14/8/2003 στο Γραφείο Προμηθειών στα 
τηλέφωνα 2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 
-Φ- 

(63) 

Πε.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθ. Διάταξης 175 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό για 
τηνπρομήθεια Εντύπων α. φακέλων, β. καρτελών, γ. ετι¬ 
κετών (Εκτυπωτικές εργασίες), για τις ανάγκες του Νο¬ 
σοκομείου, των Κέντρων Υγείας Μεσσήνης-Μελιγαλά- 
Αγ.Νικολάου-Αποκ. Νοσηλευτικής Μονάδας Πύλου κα¬ 
θώς και των Π.1. αρμοδιότητάς τους. 

Προϋπολογισμού: 24.540,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ ΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 

29.7.2003 ημέρα ΤΡΙΤΗ μέχρι τις 14.00 μ.μ. στη Γραμμα¬ 
τεία του Νοσοκομείου. 


Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 
30/7/2003 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. στην αί¬ 
θουσα διενέργειας Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε. Ε, Κ. την 30/5/2003 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 

17.6.2003 έως 29.7.2003 στο Γραφείο Προμηθειών στα 
τηλέφωνα 2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 
-Φ- 

(64) 

Πε.Σ.Υ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 445 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό πι υ θα γίνει στα γραφεία του Νοσοκομείου 
τις 18.8.2003 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή για 
την ανάδειξη αναδόχου Ιδιωτικού συνεργείου Καθαριό¬ 
τητας με κριτήρια κατακύρωσης την συμφερότερη προ¬ 
σφορά. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο πο¬ 
σό των 261.541,84 ευρώ συμπε\νου Φ.Π.Α. Λεπτομέρειες 
της προκήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο (26610- 
88214). Αρμόδιοι υπάλληλοι Περούλη Αμαλία, Αργαλιά 
Αλεξάνδρα. 

Κέρκυρα, 4 Ιουνίου 2003 
Ο Διοικητής 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(65) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3467 

Ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης διακηρύσσει ότι 
στις 2.7.2003 ήμερα Τετάρτη και ώρα 10.30 - 11.00 ενώ- 
πιοντης Επιτροπής Διαγωνισμών τον ΟΝΑΧαλκοκονδύλη 
33 20ς όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου γραφείο 
209 θα διεξαχθεί "Δημόσιος Τακτικός Μειοδοτικός Δια¬ 
γωνισμός για την εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή συν¬ 
θετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Ρουφ και 
Άνω Κυψέλης", με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/85 για την ανάδειξη αναδόχου. Η συμπλήρωση του 
προϋπολογισμού προσφοράς θα συνταχθεί σε σφραγι¬ 
σμένα και αριθμημένα έντυπα της υπηρεσίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 15.970 
ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π και Δ ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας κ. λ. π. 

Η προθεσμία περαιώσεως του έργου ορίζεται σε σαρά¬ 
ντα (40) ήμερες από την υπογραφή της σχετικής σύμβα¬ 
σης. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εν.ηνικές Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις ή Κ/ξίες γραμμένες στο ΜΕΕΠ 2ης τά- 
ζης και άνω για έργα οικοδομικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα- 
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σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γρα¬ 
φείο Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΝΑ Δήμου Αθηναίων Χαλ- 
κοκονδύλη 33 - Γ ραφείο 404, 4ος όροφος τηλ. 5284905 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχριτρεις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν τον διαγωνισμό. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2003 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΝΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ 

-♦- 

( 66 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

Η διεύθυνση δημοσίων έργων της Περιφέρειας Ιονίων 
Νησιών διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ανοικτή 
διαδικασά για την εκτέλεση του έργου “Λιμένας Κέρκυ¬ 
ρας - Υπήνεμος Μώλος Κρηπιδώματα Ε/Γ-Ο/Γ Εσωτερι¬ 
κού", προϋπολογισμού δημοπράτησης: 

10 500 000,00 (μεΦ.Π.Α. και αναθεώρηση). 

Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού Κέρκυρα. 

Γλώσσα σύνταξης: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 6.8.2003 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της Διεύθυν¬ 
σης Δημοσίων Έργον της ΠΙΝ -Αλυκές Ποταμού Κέρκυ¬ 
ρα. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το σύστημα με επί μέ¬ 
ρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 και 
σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα Εκτελεστικά του διατάγμα¬ 
τα και το Π.Δ. 334/2000 (οδηγίες 93/37 και 97/52 ΕΟΚ), 
όπως αυτά θα ισχύουν 

(1 ) κατά το χρόνο αποστολής της Προκήρυξης στην 
εφημερίδα της Ε.Ε., (2) κατά το χρόνο δημοσίευσης της 
Προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβά¬ 
σεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και με 
τους όρους του τεύχους της Διακήρυξης, και καλείτις εν- 
διαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να υποβάλ¬ 
λουν προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής 
του ως άνω έργου. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κτην 9.6.2003. 

Ημερομηνία δημοσίευσηςτηςΔιακήρυξης στον Ελληνι¬ 
κό Τύπο την 13/06/2003. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 
13.00 στα γραφές της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της 
ΠΙΝ, Αλυκές Ποταμού - Κέρκυρα και στα τηλέφωνα 
003026610-86608 και 003026610-86606. 

Κέρκυρα, 10 Ιουνίου 2003 

Ο Διευθυντής 
(υπογραφή) 

-♦- 

(67) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5701 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων, Περι¬ 
φέρειας Δυτικής Ελλάδος προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστη μα προ¬ 
σφοράς: 

επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 καθώς και με τις δια¬ 
τάξεις του Ν. 1418/84 "Δημόσια Έργα" και των Π.Δ. 609 


/85, Ν. 2229/94, Ν. 2576/98, Ν. 2741/99. Π.Δ. 334/2000 
όπως ισχύουν μέχρι σήμερα με τις τροποποιήσεις τους 
και το Ν. 2940/2001, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλε¬ 
σης των εργασιών του έργου : 2003 ΣΕ07100003 της ΣΑΕ 
071 "Αποκατάσταση ζημιών οδοστρώματος στην χ.θ 
16 + 000 έως χ.θ. 18 + 000, και χ.θ. 84 + 000 έως χ.θ. 
85 + 000 της ΝΕ.Ο. 9 Πατρών -Πύργου" Προϋπολογισμού 
200.000.00 ΕΥΡΩ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις2.7.2003 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00 π.μ. 

(λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Σ.Ε. 

- Π.Δ.Ε.. Αθηνών 105, ΡΙΟ, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο Μ. Ε. Ε. Π. για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 

Γ ενικά τάξεως Α2, Πρώτης και Δεύτερης 

2. Κοινοπραξίες ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων 
των ανωτέρω τάξεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16του 
Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 
2940/2001. 

3. Αλλοδαπές εργοληπτικών επιχειρήσεων ή κοινοπρα¬ 
ξίες αλλοδαπών εργοληπτικών επιχειρήσεων της ΕΈ. ή 
του Ε.Ο.Χ. των που είναι εγγεγραμμένες στους επίση¬ 
μους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των χω¬ 
ρών τους για αντίστοιχη κατηγορία και δυναμικότητα. 

4. Κοινοπραξίες Ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων με αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις της ΕΈ. ή 
του Ε.Ο.Χ. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται πο¬ 
σό 4000 ΕΥΡΟ_η οποία θα απευθύνεται προς τη Δ.Ε.Σ.Ε. 

- Π.Δ.Ε. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι μπορούν να λάβουν γνώ¬ 
ση των σχετικών τευχών της μελέτης, κ.λ.π. και να παρα- 
λάβουντα έντυπα από τα γραφεία της Δ.Ε.Σ.Ε. - Π.Δ.Ε. 

Πάτρα, 11 Ιουνίου 2003 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δ/νσης Δημ. Έργων 
ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 

- ♦ - 

( 68 ) 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2967 

Ανακοινώνουμε ότι το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓ- 
ΠΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥ¬ 
ΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ διενεργεί Δημόσιο Ανοι¬ 
κτό Διαγωνισμό Μηχανογραφικών Εργασιών και Ανάθεση 
Κλεισίματος Ισολογισμών, Απολογισμών ετών 2000-2001 
και 2002 για τις ανάγκες του Λογιστηρίου και της Μηχα¬ 
νογράφησης του Ταμείου με αριθμό Διακήρυξης 
2940/2003.. 

-Προϋπολογισμού 138.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. 

-Τόπος παράδοσης: Τα γραφεία του Ταμείου, Μενάν¬ 
δρου 48 104 31 Αθήνα. 

-Γλώσσα Ελληνική. 

-Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 
16/7/2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. 

-Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά μετά δικαιολο- 
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γητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 394/96 
(Φ.Ε.Κ. 266/Α/4.12.96) καθώς και τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 8 παρ. 2 υποπαράγραφοι α, β, γ και δ του ιδίου Π .Δ. 

-Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τ ύπο την 13.6.2003. 

Πληροφορίες και παραλαβή προκήρυξης όλες τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες από 7,30 π.μ,-14,00 μ.μ. στο Τμήμα Διοι¬ 
κητικού του Ταμείου Μενάνδρου 48,6ος όροφος, τηλ. 210 
5241074. 

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2003 

Η Διευθύντρια 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ 

-Φ- 

(65) 

Πε.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθ. Διάταξης 177 

Ανακοινώνουμε ότ’ το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, 
διενεργεί Δημόσιο ΑνΟΙΚΤΟ Μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια Ορών Φαρμακευτικών (διαφόρων). 

Για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας 
Μεσσήνης-Μελιγαλά-Αγ.Νικολάου-Αποκ. Νοσηλευτικής 
Μονάδας Πύλου καθώς και των Π.Ι. αρμοδιότητάςτους. 

Προϋπολογισμού: 153.526,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας 

Γλώσσα Ελληνική Ημερομηνία λήξης υποβολής προ¬ 
σφορών: την 28/772003 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι τις 14.00 
μ.μ. στη Γραμματείατου Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 29.7.2003 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα διενέργειας 
Διαγωνισμών. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 30.5.2003. 

Πληροφορίες όλεςπς εργάσιμες ημέρες από 17.6.2003 
έως 28.7.2003 στο Γραφείο Προμηθειών στα τηλέφωνα 
2721046128-130. 

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 

-Φ- 

(70) 

Α' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2899 

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑ¬ 
ΤΗΣΙΩΝ διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό γκί 
την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για ένα (1 )χρόνο. με τμηματική παράδοση 
των ζητουμένων ειδών. 


Προϋπολογισμού 44.020,00 ευρώ συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου ΦΠΑ. 

Γλώσσα Ελληνι κή. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών μέχρι 30 Ιου¬ 
νίου 2003 ημέρα Δευτέρα & ώρα 11: 00 π.μ. στο γραφείο 
Προμηθειών στον όροφο 4ο του Νοσοκομείου οδός Χαλ- 
κίδος Άνω Πατησίων. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 30 Ιουνίου 
ημέρα Δευτέρα & ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Προμηθει¬ 
ών του 4ου ορόφου του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στον Ελλη¬ 
νικό Τ ύπο την 13 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή του 2003. 

Πληροφορίες και παραλαβή των προδιαγραφών (έναντι 
των 5.00 ευρώ με γραμμάτιο είσπραξης στο Ταμείο του 
Νοσοκομείου), όλες τις εργάσιμες ημέρεο από 7: 00 π.μ. 
έως 14:00 μ.μ. στο Γρ. ΠρομηθειώνΧαλκίδος 19τηλ. 210- 
2582358 και 210-2502125. 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2003 

Ο Εκτελών χρέη Διοικητή 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ 

-Φ- 

( 71 ) 

Ά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2898 

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑ¬ 
ΤΗΣΙΩΝ διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ: ΔΙΑΦΑΝΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ, ΜΙ¬ 
ΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ για ένα (1) 
χρόνο, με τμηματική παράδοση των ζητουμένων ειδών 
Προϋπολογισμού 24000.00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών μέχρι 30 Ιου¬ 
νίου 2003 ημέρα Δευτέρα 

&ώρα 10: 00 π.μ. στογραορείο Προμηθειών στον όρο¬ 
φο 4° του Νοσοκομείου οδός Χαλκίδος αριθμ. 19.Άνω Πα¬ 
τησίων. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 30 Ιουνίου 
ημέρα Δευτέρα & ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο Προμηθει¬ 
ών του 4ου ορόφου του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στον Ελλη¬ 
νικό Τ ύπο την 13 Ιουνίου ημέραΠαρασκευή του 2003. 

Πληροφορίες και παραλαβή των προδιαγραφών (έναντι 
των 5.00 ευρώ με γραμμάτιο είσπραξης στο Ταμείο του 
Νοσοκομείου), όλες τις εργάσιμες ημέρεο από 7: 00 π.μ. 
έως 14:00 μ.μ. στο Γρ. Προμηθειών Χαλκίδος 19τηλ. 210- 
2582358 και 210-2502125. 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2003 

Ο Εκτελών χρέη Διοικητή 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιιΐίρ: νννννν.θί.ςτ - θ-ιτιηΜ: \λ/θ 6 γτι 331 θι· @ θΐ.ςτ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


(2310) 423 956 
(210) 413 5228 
(2610) 638 109 
(2610) 638 110 
(26510) 87215 
(25310)22 858 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1 
ΛΕΣΒΟΣ - Αγ. Ειρήνης 10 


(2410) 597449 
(26610) 89 157 
(26610) 89 105 
(2810) 396 409 
(22510)37181 
(22510) 37 187 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θυιτ>. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυΐΌ για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή ΟΟ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - τοπτ για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θογο ανά τεμά¬ 
χιο, ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 ουτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙπΙθΓηβΙ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


θυΐΌ 

ΘΙΙΙΌ 

θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 



352 

17,60 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β' και Δ' 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 θυΐΌ ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα 
του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐΘΓΠθΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συν¬ 
δρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











































